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AVERTISSEMENT. 


Lu. de cet Ouvrage nayänt été connu en Ruffe 
que fous le nom du Chevalier de Lafcary , fe trouve obligé de 
rendre compte au Public des raifons qui l'ont obligé pendant quel- 
que tems à en prendre un autre que celui qu’on lit dans le titre 
dé fon Livre, & qui eft celui de {à famille. Quoique le moment 
fait arrivé de dévoiler un fecret , qui n'en fut jamais un pour 
l'augufte Souvéraine qu’il eut l'honneur de fervir ; pour fes fupé- 
tieurs & pour fes amis, ce n’eft cependant pasfans regretque ; prêt 
à entretenir fes LeËteurs d’une des plus grandes & des plus nobles 
entreprifes dont notre fiecle puifle s’honorer , il fixe un moment 
leur attention fur lui-même. Mais sil eft permis de parler de foi, 
c'eft, fans doute ; lorfqu'il s’agit d'avouer fes fautes, & d'en 
témoigner le repentir le plus fincere. 

Une paflon , toujours impétueufe dans la jeunefle , mais cent 
fois plus tyrannique enéore dans les climats méridionaux , lui fit 
commettre une aétion de violence, que fon âge pouvoit rendre 
excufable , mais que fon cœur devoit détefler, & que la loi ne 
pouvoit fe difpenfer de pourfuivre. Un exil néceflaire, la plus 
cruelle peine , fans doute, pour celui qui eut le bonheur de naître 
Sujet d'une République fage & éclairée , fut la punition rigoureufe 
qu'il simpofa à lui-même. 

En quittant fa Patrie, il voulut auff quitter un nom qui devoit 
l'y attacher à jamais ; mais en! même temps il penfa qu'il étoit 
plus convenable d'en prendre un qui ne lui fût pas tout-à-fait 
étranger. Sa famille fortie du Péloponnèfe , & précédemment de 
Candie , a l'honneur d’être alliée aux plus anciennes & aux plus 
confidérables familles que les révolutions de l'Empire d'Orient 
forcerent de chercher un afyle à Ceffalonie , & entre autres à 
celle de Lafcary. Il crut pouvoir en emprunter le nom, bien 
réfolu de le foutenir dignement, & de mériter par-là de reprendre 
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un jour celui que fes peres lui ont tranfmis avec les meilleurs 


‘exemples. Cet heureux tems eft arrivé. Le Prince, qui redevient 


{on Souverain, a bien voulu rendre à la maturité de fon âge 
tout ce que la jeunefle lui avoit fait perdre. Rappellé au fein 
de fa Patrie , il lui confacre le refte de fes jours ; & ceft dans la 
tranquillité parfaite qu'aflure à jamais l'antique fagefle de la 
premiere République du monde, qu'il fe rappellera les grands & 
rapides moyens dont le pouvoir abfolu s’eft fervi pour créer une 
nation & fonder un Empire. À 

C'eft dans cette Ceffalonie, autrefois guerriere & malheureufe , 
& maintenant paifñble & fortunée , que , jouiffant du plus beau 
climat & de la plus douce retraite, il aura un fréquent fujet de 
méditation ; en fe rappellant que tandis que les lagunes de Venife 
donnent des loix à une partie de la Grèce, une Princefle, née 
fur les bords de l'Elbe, fait fleurir, chez les Hyperboréens, & 
les Loix de Rome, & les Arts d'Athènes. 


MONUMENT 


MONUMENT 


ÉLEVÉ À LA GLOIRE 


DE PIERRE-LE-GRAND. 


DESCRIPTION HISTORIQUE 
DU TRANSPORT DU ROCHER 


QUI DOIT SERVIR DE BASE 4 LA STATUE ÉQUESTRE 
DE PIERRE-LE-GRAND. 


RÈ— a — PO 


INTRODUCTION. 


} À Ruffie avoit changé de face fous l'Empire de Pierre- 
: le-Grand. Viétorieufe de fes ennemis & de fes propres 
défauts, elle devoit à ce fage Légiflateur le luftre le plus 
éclatant. L'Europe , étonnée des prodiges qui avoient fuivi 
toutes les démarches de ce Héros, célébroit fa mémoire 
par les plus grands éloges. Son nom voloit à l'immortalité, & la ftabilité 
de fon ouvrage illuftroit chaque jour la mémoire de cet homme furpre- 
nant, dont la vie avoit eu trop peu de durée. 

Pénétrés de la plus vive reconnoïffance , fes Peuples afpiroient au 
moment de voir fur le trône de la Ruflie un Souverain digne d’élever à 
Pierre Premier un Monument qui répondit à fa gloire. C'eft le privilege 
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des grands génies : il appartient à eux feuls d'ériger des Monumens à 
leurs femblables : feuls ils peuvent juger fainement de l'étendue des pro- 
jets, de la grandeur de leurs a@ions, & en affigner la récompenfe. 

L'honneur d'élever à Pierre Premier un Monument digne de lui 
fembloit donc réfervé à Catherine IT, choife par la Providence pour 
mettre la derniere main aux créations de ce Héros. Qui mieux que 
cette illuftre Souveraine peut ériger les Monumens que fa modeftie 
refufe ! Contente de ceux que la reconnoiffance lui éleve dans le cœur 
de fes Sujets, elle refufe tout autre hommage , quand la renommée 
remplit l'univers de fa gloire. Ses armées triomphent par-tout , fes flottes 
exécutent les plus grandes entreprifes , les plus utiles établiffemens font 
formés en même temps dans toutes les parties de fon Empire, & fes 
Peuples béniflent fon nom. Peu avide des éloges que la vérité publie 
avec moins d'empreflement que la flatterie , elle ne s'occupe qu'à rendre 
fes Sujets heureux , & à illuftrer l'Empire immenfe qui reçoit fes 
loix. 

Guidée dans fes aions par des vues fi nobles & fi élevées, fes 
penfées ne tarderent pas à fe tourner vers le tribut de gratitude & 
d'hommage que la Ruffie doit à fon généreux Réformateur ; & Cathe- 
tine IL voulut qu'on lui élevät le Monument dont nous allons parler. 
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ARTICLE PREMIER. 


Du projet de la Sratue qu'on éleve à PIERRE-LE-GRAND, & des 
diverfes idées qu'on a eues für la maniere de former le Rocher qui doit 


lui fervir de bafe. 


Le premier pas à faire, pour répondre aux vues de l'Impératrice , & 
qui devoit tant influer fur le fuccès qu'on devoit attendre de l'entreprife ; 
étoit le choix de l'homme de génie, de l'Artifte à qui. l'exécution du 
Monument devoit être confiée. M. Falconet fut préféré, IL eft trop connu 
pour que le jufte éloge que je pourrois faire de fes talens ajoutât rien à 
la réputation qu'il seft faite, pour le favoir & le goût qui caraétérifent 
tous les ouvrages qui font fortis de fon cifeau, ou de fa plume. 

Chargé de faire la Statue équeftre de Pierre-le-Grand, il crut que tout 
ce qui appartiendroit à ce Monument devoit porter l'empreinte du génie, 
I! confidéra que lés piédeftaux ordinaires ne difent rien ; qu'ils conviennent 
également à toutes fortes de fujets ; & qu'employés par-tout, ils n’excitent 
aucune idée nouvelle & noble dans l'ame du fpeëtateur. Ces motifs le 
porterent donc à les éviter dans ce Monument. Le Héros de la Ruflie doit 
y paroitre ce qu'il a réellement & principalement été : créateur, légiflateur 
de fon peuple, grand, extraordinaire en tout , entreprenant , & terminant 
ce que d’autres imagineroient à peine. C'eft ainfi que l’a vu M. Falconet : 
c'eft cette idée qu'il a voulu rendre. 

Un rocher efcarpé , au fommet duquel le Légiflateur arrive au galop ; 
un ferpent que le cheval écrafe, le mouvement du Cavalier arrêtant {on 
cheval, & de l’autre main affurant fon pays de fa bienveillance : tout cet 
enfemble peint, cara@térife la Statue de Pierre-le-Grand , & la diftingue 
de toutes celles qu'on a élevées, depuis un grand nombre de fiecles , à 
d’autres Souverains. 
© Quelques perfonnes, diftinguées par leur mérite & par leurs places ; 
m'ayant paru defirer que je pübliaffe les moyens dont je me fuis fervi 
pour tranfporter le Piedeftal qui doit porter la Statue du Czar Pierre ; 
j'ai déféré d'autant plus volontiers à leur avis, que je penfe que cet Ou- 
vrage pourroit être utile au Public : c’eft lui que j'ai particuliérement en 
vue, en donnant le détail de mes opérations. Je me flatte qu'il verra avec 
quelque curiofité les reffources de méchanique que j'ai employées pour 
tranfporter la plus énorme mafle qu'on ait entrepris de mouvoir ; les détails 
dans lefquels j’entrerai pouvant conduire à former des entreprifes ençore 
plus confidérables de ce genre. 
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Je développe donc dans mon Ouvrage la marche que j'ai fuivie , les ref- 
fources dont j'ai fait ufage, les obftacles que j'ai furmontés, afin que ceux 
qui feroient dans le cas de tenter de femblables entreprifes, puiflent per- 
feionner les moyens que j'ai employés, ou en imaginer de nouveaux, en 
ajoutant leurs inventions aux miennes. 

J'ai cru ne devoir pas diffimuler même, les déplaifirs , les peines phy- 
fiques & morales que j'ai eues à fupporter , & qu'éprouvent prefque né- 
ceflairement tous ceux qui tentent, malgré l'envie, d'exécuter des chofes. 
extraordinaires ; afin que ceux qui me fuivront dans de femblables travaux, 
profitent, s'ils le peuvent , de mon expérience , pour les éviter. 

Je reviens aux divers projets quona propolés, pour former le Picédeftal 
de la Statue , felon la penfée qu'en avoit conçue M. Falconet. Ce Pié- 
deftal étant un rocher très-confdérable , on pouvoit le compofer avec 
plufieurs grofles pierres : des liens de fer ou de cuivre en auroient afluré 
la folidité. Ainfi penfoit-on d'abord : ainfi penfoit même l'homme de 
génie qui avoit conçu le projet de la Statue, comme il l'exprima dans un 
modele particulier qu'il ft, pour montrer comment les différentes mafles 
qui formeroient le Piédeftal , feroient unies , & quelles auroient été leurs 
différentes dimenfions. 

En réfléchiffant fur ce projet de M. Falconet, pour former le Piédeftal 
de la Statue, j'y entrevis quelques difficultés; j'ofai dire : Tous les ouvrages 
de cette nature font fujets à beaucoup d'inconvéniens : les ligamens s'ufent, 
fe rouillent, fe détruifent ; divers accidens peuvent les endommager ; l'air 
les décompofe ; & bientôt la mafle qui préfentoir un rocher, n'offre plus 
qu'un tas de ruines. Je propofai donc le premier de faire le rocher d’une 
feule mañle. 

Ce projet, je ne le diffimule pas, parut fi peu exécutable, que dans 
un rapport que fit au Sénat M. de Betzky, l'année 1768, il difoit qu'il 
feroit impoffñble de tranfporter une maffe aufli prodigieufe que celle de 
ce rocher ; que la dépenfe que ce tran{port occafonneroit, feroit excef- 
five: & qu'en le faifant même de fix morceaux, il en coûteroit encore 
des fommes très-confidérables. 

Je ne pus me plaindre de l'opinion de M. de Betzky : ces objettions 
étoient celles des hommes même les plus favans. Ce Minifire ne pré- 
voyoit pas toutes les reffources que peut offrir la Méchanique , pour 
exécurer un tel projet ; & j'avoue qu'alors je ne faifois que les entrevoir. 
La fuite du tems & de mes opérations a montré que le tranfport du 
rocher ne coûta , toutes dépenfes comprifes, que 70,000 roubles (*) ; 
encore les matériaux qui refterent après l'opération valoient-ils les deux 
tiers de cette fomme. 


(*) Le rouble vaut 4 liv. 10 f argent de France. 
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Après de mûres délibérations, on conclut que le plus sûr moyen, 
pour faire un Monument durable , étoit de tranfporter dans l'endroit où 
on vouloit élever la Statue, un rocher quelconque, capable, par fa 
qualité de réfifter aux injures des fiecles. On vit que la continuité de fes 
parties homogenes , adhérentes, fans interruption , {eroit un garant de fa 
folidité ; que les plus grands accidens pourroient au plus déranger fa fuper- 
ficie, mais qu'il fubffteroit toujours entier , à moins qu'on ne le détruisit 

À 
exprès. 

Ces confidérations auroient déterminé à s'arrêter à ce parti; maison ne 
crut pas d'abord pouvoir trouver, & encore moins tranfporter une telle 
mafle. Il n’y a point de montagnes aux environs de Pétersbourg : les plus 
proches de cette Ville érant en Finlande. On jugea aufli qu'il feroit très- 
difficile de rencontrer un roc de la grandeur defirée , fans fentes, fans 
crevafles , ou fans autres accidens, & de la qualité requife. 

On reprit donc le projet de former cette bafe de plufeurs morceaux 
en général : on penfa d’abord à la compofer de douze parties , & enfuite 
on réfolut de n'y en employer que fix, mais tellement choifies, qu'elles 
feroient de la même qualité & de la*même couleur. On n'avoit pas 
encore penfé ni imaginé par quels moyens on les conduiroit à leur 
deftination. 

L'inégalité du Rocher & la pofition de la Statue obligeant à le former 
de parties plus grofles les unes que les autres, & le poids de quelques- 
unes de ces parties devant être a-peu-près le même que celui de l'Obé- 
lifque de la place Saint-Pierre de Rome (4). on-préfuma qu'on trouve- 
roit de très-grandes difficultés à les tranfporter. 

Un été fe paña à chercher en vain le nombre & l’aflortiment des blocs 
néceflaires pour l'exécution de ce projet. Comme il s’agifloit de former 
en pieces rapportées un enfemble qui fit illufion, en imitant un rocher 
entier & continu, on ne pouvoit prendre les morceaux de roches qui 
fe rencontroient, qu’autant qu’ils avoient une grande conformité entre eux, 
& c’eft ce que le hafard n'’offrit pas. 

Ce qu'on trouva de plus convenable, en faifant ces recherches , fut 
une pierre fituée à un quart de lieue du port de Cromftad. Sa grandeur 
n'étoit pas la moitié de la mafle que devoit avoir tout le rocher : on propofa 
néanmoins de s’en fervir, en y joignant quelques autres pierres. 

Comme il s'agifloit de faire tranfporter cette pierre, on le propofa à 
l'Amirauté, qui refufa de s’en charger. De favans Méchaniciens firent le 
même refus , quoique le chemin qu'on devoit faire faire à la pierre füt 


(a) On fait que dans le tranfport de l'Obélifque qu'on conduifit, fous Sixte V, de la place 
Navonne à celle de Saint-Pierre , on ne rencontra prefque aucune difficulté du côté du fol, du 


climat, &c. & que cependant, pour un trajet fort court, il coûta des fommes confidérables 
& beaucoup de temps, 
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fort court. Malgré ces difficultés on continua de chercher l'aflortiment de 

ierres dont on avoit befoin. 

M. de Betzky , alors Lieutenant-Général, Intendant des Bâtimens & 
des Arts, fous les ordres duquel j'avois fervi quatre ans comme Aide- 
de-camp, m'avoit choifi pour diriger fous lui les ouvrages du Monument. 
Je prenois le plus grand intérêt à voir réuflir cette entreprile glorieufe, 
par le devoir que mimpofoit ma place, par le defir qu'ont tous les 
hommes de fe diftinguer, & plus encore, jofe le dire, par mon atta- 
chement à l'Impératrice, & par le zele que j'avois pour tout ce qui pou- 
voit contribuer à fa gloire & à celle de la Nation Rufle. 

Les recherches que l’on fit pour trouver les pierres qui devoient former le 
Piédeflal de la Statue, n'ayant pas eu le fuccès qu'on en efpéroit, je 
revins à la premiere penfée que j'avois eue, & je parvins enfin à per- 
fuader à M. de Betzky que le Piédeftal devoit être d’un feul morceau. 
Je dus principalement la confiance que jinfpirai à ce Miniftre à quelques 
ouvrages que je fis exécuter avec fuccès , &t en m'éloignant de toutes les 
pratiques ordinaires. Tel eft, par exemple, le grand attelier où M. Fal- 
conet a fait fon modele. Cet édifice eft fort vafte, & difpofé commode- 
ment pour toutes les opérations qu'on y doit faire. On trouva qu'il étoit 
trèshardi, pour un pays où la fureur des vents caufe (4) fouvent de 
grands ravages. Je ne puis pas en donner les deffins; ils ont péri dans 
le naufrage que je fis en quittant la Ruffie , & dans lequel j’ai eu le 
malheur affreux de perdre mon fils. 


(a) Lors de la confru&ion de cette piece, la plupart même des Architeétes afluroient que le 
premier coup de vent l’abattroit. L'année fuivante (1768) , il y en eut d’aflez forts pour enlever 
des toits couverts de fer, &c. ils ne purent endommager cet ouvrage, & il exifte encore fans 
avoir eu befoin de la moindre réparation, 
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A'ROFIPCMPEINTE 


DE la découverte du Rocher qui forme la bafe fur laquelle fèra élevée la 
Siatue de PIERRE PREMIER ; de fes dimenfions , de [a forme, de for 
poids, 6 des diverfés autres particularités de ce genre. 


La fortune , qui feconde fouvent les entreprifes nobles & extraordi- 
naires , fembla donner une marque de fes faveurs à Catherine Seconde, 
à l'occafñion du Monument qu’elle élevoit à Pierre-le-Grand. Un Payfan 
m'apprit qu'il y avoit un très-grand rocher (a) dans un marais, près 
d'une baie du golfe de Finlande , à fix verftes ( & non pas à neuf, comme 
on l'a publié), ou à environ une lieue & demie de France du bord de 
l'eau ; & à vingt verftes de la ville (2), vu le détour que la barque devoit 
faire pour conduire le rocher à fa deftination. Je m'y fis aufli-tôt conduire 
à pied : c’étoit le feul moyen d'y arriver. Je trouvai le rocher couvert 
de moufle ; ayant fait fouiller à tous fes angles, je reconnus que fa bafe 
étoit plate. Sa forme étoit un parallélipipede, de quarante-deux pieds (c) 
de longueur, de vingt-fept de largeur , & vingt-un de hauteur (4). Les 
deux dernieres dimenfons étoient plus que fuffifantes pour pouvoir tailler 


(2) Avant que d'aller plus loin, je crois devoir prévenir le Public contre les defcriptions 
pleines d'erreurs qu’on a publiées de ce Rocher. Le merveilleux qu’on a prétendu y trouver n’eft 
que dans l'imagination de quelques Ecrivains, C’eft dans PAlmanach de Gotha, imprimé l’année 
1769, qu’on trouve toutes ces merveilles. On donna à plufieurs particuliers des écrits qui n’ont 
ni ordre, ni fuite, ni exaétitude, On fit, à la fin, frapper une Médaille , repréfentant le tranfport 
du Rocher, où, pour toute defcription, on lit: DERSNOVANIE PopoOBNoO , qui fignifie , fémblable 
à la hardieffe. 


(6) Le Verfle eft 3500 pieds d'Angleterre, 
(c) Toutes ces mefures font ici fur le pied du Roi. 


(4) Ce Rocher fut un peu diminué : on en retrancha un angle mince de devant, d’après Le 
modele donné par le Statuaire , & on le réduifit à 37 pieds de longueur , 21 de largeur, & 22 
de hauteur. Ayant calculé d’après le poids d’un pied cubique , je trouvai qu’il pefoit environ quatre 
millions de livres, tel qu'il étoit; mais avec les retranchemens dont je viens de parler , & lors 
du tranfport , il n’en pefoit que trois. 

Depuis qu'il a été pofé à fa deftination, on a continué den retrancher beaucoup ; & les blocs 
qu'on a retirés fur le lieu où il eft, ferviront à faire , non-feulement un pavé & des bornes autour 
du Monument, mais encore peut-être une partie du quai qui fera au-devant , fi on veut lemployer. 
Je ne puis pas m’empêcher de dire ici que c’eft avec injuftice qu’on a reproché à M. Falconet 
d’avoir gâté ce Rocher, en le diminuant : c’eft la même chofe que fi l’on reprochoit à un Statuaire 
d'avoir abattu des morceaux d’un bloc de marbre, pour faire une figure. On dira peut-être : pourquot 
ne la-t-il pas fait fur les lieux, & évité par-là les peines & les frais du tranfport ? mais en Ôtant 
quelques parties du Rocher, le tranfport en auroït été peut-être plus difficile, puifque j'ai fait 
charger exprès le devant de cette mafle de 300 milliers , & que j'ai établi la forge par-deflus, pour 
lui donner plus d'égalité & d'équilibre. 


DT pese HR 4 EX CE: Le SSP 


[2] 
dans ce feul bloc le Piédeftal de la Statue, tel que l'avoit conçu M. Fal- 
conet. 

À l'égard de la longueur, il falloit y ajouter l'angle du bloc qui étoit 
fendu par la foudre (à ce que les payfans difoient ). 

Après avoir fait mes diverfes obfervations fur le bloc, J'en rapportai 
un échantillon & un deflin, je les préfentai à M. de Betzky. Il trouva, 
ainfi que je lavois prévu, que ce bloc convenoit parfaitement, pour fa 
folidité, fa forme & fes principales dimenfions , pour en former le Pié- 
deftal de la Statue. M. Falconeten defroit vivement le tranfport; mais 
cette entreprife parut à lui, & à beaucoup d’autres perfonnes très-éclai- 
rées, au-deflus des forces de l'homme, & des reflources de la mécha- 
nique : on penfa à le rompre en quatre ou en fix morceaux. 

Si on fe füt déterminé à ce parti, outre que c’eût été Ôter au Rocher 
fon plus grand prix , fa dureté fit connoître que cette idée même étoit 
très-dificile à exécuter. En effet, comme on ne pouvoit le fcier que 
comme le porphyre , la longueur des fcies & le temps qu'on auroit 
employé à ce travail auroient rendu cette opération très-difpendieufe , 
& l'on n'auroit pas pu le fendre autrement fans le hafarder. 

Toutés les confidérations que je viens d’expofer ci - deflus me 
déterminerent, & je ne penfai plus qu'à tranfporter le Rocher tel qu'il 
étoit, Sa pefanteur , un marais très-profond, des ruifleaux, la Néva à 
traverfer ; tout, jufqu’à fon enfoncement dans la terre, qui étoit de quinze 
pieds, préfentoir dés obftacles bien capables d’effrayer. Je ne le diffimu- 
lerai pas, peut-être une ignorance (heureufe en ce cas) m'at-elle fait 
braver les difficultés en m'en yoilant la grandeur. Quoi qu'il en foit, 
ayant à-peu- près combiné mes opérations , j'offris à M. de Betzki de 
tenter l'entreprife. Il y confentit ; il m'y encouragea même en homme qui 
en fentoit l'importance. 

À peine avois-je hafardé quelques effais, que j'eus à foutenir les rail- 
leries des perfonnes de tous les états, qui regardoient l'entreprife comme 
impofhble. Tous croyoient qu'elle n’auroit pas un fuccès plus heureux 
que le pont qu'on avoit fait quelque temps auparavant , pour traverfer la 
Néva, & éviter par là d'être expolé fur les glaçons. 

Le cri général du public aveugle , ni les doutes des Savans timides , 
ne purent influer fur l'ame de l’Impératrice. Ses grandes vues, fes lumieres, 
la hauteur de fon génie, la mettoient au-deflus des craintes de la médio- 
crité & des clameurs de l'envie. Elle donna l'ordre de commencer l’ou- 
vrage, & je m'y livrai tout entier. 


LAC) 


ARTICLE 


— + 5 ag aan mr cé sp 


[5] 


AR TMC LE FLE 


DE La compoftion de la Machine qui à férvi à tranfporter 
le Rocher. 


L'osacr ordinaire des rouleaux ou des cylindres , dans les machines 


, 


deftinées à porter de grands fardeaux, me parut impraticable dans 
celle que je projettois, 1°. parce que l'étendue de leur furface occafionné 
un très - grand frottement, quand le poids eft énorme ; 2°. parce qu'on 
ne pouvoit faire ces rouleaux que de métal. On fent aflez que s'ils avoient 
été faits de bois, de fer le ‘plus dur, ils auroient été d’abord écrafés & 
mis en pieces fous un fardeau tel que ce Rocher. J'ajouterai que, fi on 
les avoit faits de métal, le grand diametre qu'on auroit été forcé de leur 
donner, pour qu'ils puffent facilement rouler fous cette charge , en auroit 
rendu l'exécution difficile ; & j'obferverai encore qu'il auroit été impof- 
fible d'obliger ces rouleaux à garder toujours leur parallélifme , parce qué 
n'éprouvant pas tous la plus forte preffion au milieu de leur longueur, ils 
auroient changé de direétion pendant lation de la machine. 

Si on avoit cherché à contenir ces rouleaux dans une pofition paral- 
lele, en les engageant dans des traverfes creufées exprès, alors, ou ils 
n’auroient pas avancé à caufe de l'augmentation du frottement , ou bien ils 
auroient rompu les traverfes. Je m’appliquai done à donner aux corps 
que je voulois fubftituer aux rouleaux, une figure telle, qu’elle facilität le 
mouvement , fans être fujette à ces inconvéniens. 

Les corps fphériques fixés entre deux paralleles mé parurent offrir ces 
avantages. J'obfervai encore qu'ils avoient bien moins de poids que les 
rouleaux, que leur mouvement étoit bien plus prompt; & leur frotte: 
ment bien moins confidérable, puifqu’en pofant fur les furfaces, ils ne 
portent que fur des points ; au lieu que les rouleaux portent fur des lignes 
fort longues : & je confidérai enfin qu'on pouvoit les former avec facilité 
& de la matiere la plus convenable. D’après ces réflexions générales , 
voici comme je conduifis mon entreprife. 

Pour aflurer la réuffite de la machine, j'en fis lé modele tel que je la 
concevois : il avoit la dixieme partie de la grandeur qu'elle devoit avoir. 
Je donnerai ici les dimenfions de la machine telle qu'elle a fervi pour 
tran{porter le Rocher. La partie inférieure de la machine étoit compo- 
fée des poutres ifolées : elles avoient chacune 33 pieds de long, 14 pouces 
de largeur fur 12 de hauteur. On les voit repréfentées par les bouts , 
planche premiere, & marquées AAA, figures premiere & feconde. Elles 
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étoient creufées ; à leur {uperfcie , en forme de gouttiere, pour récevoit 
une coulifle de métal de deux pouces d’épaifleur : elle étoir faite de fix 
pieces. On voit la coupe fig. troifieme ; elle eft repréfentée aufli en plan 
planche feconde, fig. premiere AA. Elles étoient amincies fur les côtés, 
parce que le fond feul devoit efluyer la violence de la preffion. J'ai donné, 
comme Où le voit, aux côtés de cette coulifle de métal une forme con: 
vexe , pour diminuer le frottement que la boule éprouveroit er y rou- 
lant. J'avois auffi obfervé de faire le diametre des boules tel qu'elles por- 
talent toujours au fond de la gouttiere , & qu’elles n’en touchaflent les 
côtés qu'accidentellement & quand la machine étoit en mouvement. 

La partie fupérieure de la machine étoit de deux poutres femblables 
à celles que je viens de décrire pour la forme, mais leurs proportions 
étoient différentes : elles avoient chacune 42 pieds de long, 18 pouces 
de large, & 16 pouces de hauteur. On les voit repréfentées planche 
premiere , fig. premiere & feconde CCC. Ces dernieres étoient aflem- 
blées par quatre traverfes de bois de 14 pieds de long & 12 pouces d'équa- 
niffage , repréfentées fig. quatrième, ainf qu'en D, fig. feconde. Ces tra 
verfes avoient moins d’épaifleur queles poutres marquées C , afin qu'il y 
eût un efpace vuide entre elles & le Rocher, repréfenté lettre E, fig. 
premiere ; car il les auroit rompues, sil avoit porté deflus. Aux deux 
extrémités de.ces traverfes , fig. quatrième , je mis deux boulons, dd, 
taillés en vis à leurs bouts : on les voit aufi dans la fig. fixieme , avec une 
platte-bande P. 

Celle-ci entroit au milien des travérfes vues par le bout fig. feptieme , 
& te fixoit par deux goupilles fig. quatrieme, OO, & fig. huitieme, 
dans laquelle on voit un bout de traverfe brifée, & la goupille qui la 
traverfoit marquée O. Les lettres K, même figure & fig. feconde, montrent 
les cercles de fer, dont l'ufage étoit de ferrer le bois , afin que les goupilles 
ne le forçaflent pas à fe fendre & à fe détacher. Entre ces quatre travers, 
j'en mis troisautres de fer de même longueur & de deux pouces de diametre: 
voyez deux figures cinquieme : elles avoient à leurs bouts des boulons , X, 
d’un pouce de diametre, comme ceux des traverfes de bois. Tous ces 
boulons traverfoient la piece de bois fig. dixieme , aux lettres à & z. 

Comme la preflion devoit être très-grande, j'ai mis entre chaque traverfe 
un boulon , fig. neuvieme. Tous ces boulons, ainf que les boulons des 
traverfes , traverfoient des crampons d’un pouce d’épaifleur & de quatre 
pouces de large, même fig. neuvieme FFF. Leurs griffes, NN, rete- 
noient les couliffes de cuivre dans les entailles faites dans les poutres, 
pour recevoir ces coulifles , fig. feconde, »n. V, ibidem, repréfente les 
crochets dans lefquels on pañloit des cordes pour tirer leschaffis. SS font d’au- 
tres crochets qui fervoient à unir fortement les poutres mobiles de deffous 
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lune au bout de l’auite. Ces crochets qui font ici vus de face, font repré- 
fentés de profil ; planche ciñquieme , fig. premiere À , & entroient dans 
les anneaux, B, placés au bout oppolé de la poutre ; comme on le voit 
à la lettre C. Par ces moyens; ces poutres ne pouvoient être défunies 
par les boules, lorfque le Rocher étoit en mouvement. Toutes ces pieces 
affemblées & ferrées par des écrous, qu'on voit au bout des figures hui- 
tieme & neuvieme , planche premiere, & leurs claies, H; forment lé 
Chañlis qu'on voit à la planche feconde ; fig. premiere , vu du côté des 
gouttieres de cuivre, & fig. feconde , vu du côté où pofoit le Rocher. 

Tout étant ainfi préparé , je plaçai les poutres libres qu'on voit de face; 
planche premiere, fig. premiere AA, & fig. feconde A. Je jettai dans 
leurs gouttieres quinze boules, B ; je pofai enfuite le chaffis de manieré 
que ces gouttieres pofaflent fur leurs boules. Ces mêmes poutres font 
repréfentées de profil planche cinquieme, fig. premiere DD. Je plaçai fur 
ce chaflis de mon modele un poids de trois mille livres, qui avoit, avec 
ce modele, le même rapport que le Rocher devoit avoir avec la machine 
exécutée en grand , & je vis avec fatisfa@ion qu’en le tirant avec un doigt 
feulement , le moindre effort le faifoit mouvoir avec la plus grande facilité 
fur un plan horizontal. 

Je portai le modele à M. de Betzky : il l'examina avec beaucoup d'at: 
tention , & fut alors perfuadé de la poffbilité du tranfport du Rocher. 
J'efpérois que la vue de ce modele produiroit le même effet fur les autres 
perfonnes qui étoient d’un fentiment contraire ; & que du moins les 
gens de l'art reviendroient à mon opinion : je m'abufois ; j'ignorois , je 
lavoue ; tout ce qu'il en coûte aux demi-Savans pour avouer qu'ils fe 
font mépris, & pour convenir que ce qu'ils ont cru impoffble ne l’étoit 
pas en effet. J'efluyai donc encore des objeétions de toutes efpeces, les 
unes aflez bien fondées , d’autres diétées par l'envie , & quelques - unes 
même qui étoient abfurdes, & qui n'étoient pas les moins bruyantes. 
Je me mis au - deflus de ces vaines clameurs ; & ayant reçu l’ordre, 
d'après l'infpeétion de mon modele & les explications que j'avois don- 
nées, de commencer l'entreprife , je mis la main à l'œuvre, ainf que 
je vais l'expliquer. 
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AR TI G-L'EFLN 


DEs érabliffemens que je fs pour loger les Ouvriers qui devoient être 
employés à diverfes manœuvres que j'avois à fatre faire pour exécuter 
mon entreprife , @ des inconvéniens qui en réfulrerent pour eux 6 pour 
moi , malgré les précautions que je pris pour rendre le lieu plus fain 
qu'il ne l'éou 


Le Rocher aÿant été trouvé dans un lieu défert, mon premier foin fut 
de bâtir, à peu de diftance du lieu où il étoit, des cafernes pour y loger 
environ quatre cens ouvriers, manœuvres , OU autres perfonnes dont 
j'avois befoin fur les lieux ; je m'y logeai aufli (a) : c'étoit le feul moyen 
de preffer les travaux avec toute la diligence poñfble. 

Je fs nettoyer le terrein de tout ce qui s'y trouva d'arbres & de 
brouffailles, depuis le Rocher jufqu'à la riviere de la Néva, fur une lar- 
geur de vingt toifes. Outre l'avantage d’avoir un efpace plus grand & plus 
commode pour les différentes manœuvres, j'eus encore celui d'augmenter 
la circulation de l'air, qui contribuoit à la fanté des ouvriers , au prompt 
defléchement du terrein, & qui le difpofoit fur-tout à fe geler plus for- 
tement & à une plus grande profondeur ; ce qui étoit très-néceflaire. 

Au mois de Décembre , les gelées étant déja un peu fortes , on travailla 
à dégager le Rocher de toute la terre qui l'environnoit. J'ai dit qu'il étoit 
enfoncé de quinze pieds, comme on le voit planche troifieme, fig. feconde 
AA. On fit tout-autour , à cette profondeur , un vuide de quatorze toifes 
de large. Il n’en falloit pas moins pour placer les machines néceflaires 
pour élever & renverfer le Rocher, fa forme étant telle que ce qui étoit 
en largeur devoit être en hauteur. La figure premiere montre le Rocher 
couché à plat fur le terrein, & la figure feconde le fait voir dans le moment 
qu'on l'éleve, 

(a) J'ai dit que ce Rocher étoit au milieu d’un tatais. Si jamais il fe rencontroit que, dans une 
pareille fituation , on dût employer beaucoup de monde à des ouvrages quelconques , le plus sûr feroit 
de commencer, sil étoit poñfible , par faigner le marais au point de le defféchet. Outre la facilité des 
travaux qui en réfulteroit, on mettroit par [à tout le monde à l'abri des maladies qui font inévitables 
fans cette précaution. Je puis aflurer , d’après la fâcheufe expérience que j'en ai faite, que le raeil- 
leur tempérament ne réfifte pas aux vapeurs infeétes , à l'humidité & autres incommodités qu’on 
éprouve dans ces lieux. Ces vapeurs attaquent particuliérement la fanté de ceux qui, livrés aux fpécula- 
tions que demande la direétion des entreprifes de ée genre, ne peuvent la conferver par un exercice 
violent, La mienne y a fuccombé, Je me fuis fenti affoiblir par degrés par une langueur générale ; mon 
eftomac s’eft dérangé ; j'ai eu des douleurs vives de rhumatifme dans toutes les jointures : le fcorbut 
commençant à m’attaquer , je reflentis des douleurs de dents très-aiguës , & fus menacé de les perdre. 
Enfin de longues fievres me mirent aux portes du tombeau. 

Voilà un tableau des maux que m’a caufés mon féjour dans des lieux fi mal-fains. L’ufage des citrons; 
oranges & des acides en général, un exercice violent & continu, des friétions fur toutes les parties du 


corps , & fur-tont les voyages que j'ai faits dans les pays chauds, ont arrêté les progrès des maladies 
dont j’avois été afligé , 8 que tous les autres médicamens ne faifoïent qu'aigrire 


En : 


1 
En dégageant le Rocher pale je viens de le dire, je fis faire uñ 
glacis, depuis la furface inférieure du Rocher, de fix toifes de large fur cent 
toifes de longueur , afin de retirer le Rocher de fon enfoncement. Ce 
glacis me donna une montée praticable, lorfqu'l fut queftion de reti- 
rer le Rocher fur le chemin horizontal. 


AR ETC L'E""V 


DES moyens que j'employai pour renverfér le Rocher , ou changer 


Ja Jituarion. 


Les objetions les plus fenfées qu'on eût faites contre mon projet & 
mon modele portoient fur la difficulté qu'il y auroit à remuer cette male, 
à la fortir de fon trou , & à la placer fur la machine que je propolois. Je 
l'avois d'autant mieux fenti, qu'il n’y avoit aucune grue, ni rien de tout 
ce qui y reflemble qui pût fufiire pour cette manœuvre. Trop partifan 
de la fimplicité dans les machines, pour adopter celles qui feroient fort 
compliquées ; bien perfuadé que , pour donner du mouvement à des far. 
deaux tels que le Rocher, il falloit ne rien perdre en frottement , je réfo- 
lus de n’employer que le levier ordinaire , nommé, par les gens de l'art, 
du premier genre; & je cherchai à fuppléer, par quelque machine auffi 
fimple que je le pourrois, à l'impoffbilité qu'il y avoit de remuer à la main 
des leviers aufi longs & aufi pefans que je les concevois. Je m'y pris 
ainfi : je fis faire avec des fapins des pyramides triangulaires repréfentées 
planche quatrieme , figures premiere & feconde. Leur bafe , figure pre- 
miere, étoit formée de pieces de bois qui avoient fept pouces d'équar- 
riflage : elles étoient arrêtées à leurs angles par des équerres de fer; & elles 
avoient quatre mortaifes qui devoient recevoir les montans de la pyramide, 
dont l'élévation eft repréfentée figure feconde. Ces montans n’avoient que 
cinq pouces d’équarriflage, 

Trois de ces montans étoient retenus en haut par un cercle de fer : le 
quatrieme , qui étoit le plus petit, ne fervoit qu'à porter le treuil que 
lon voit dans cette figure, & fur lequel la corde étoit fixée. Les trois 
mouffles repréfentés dans la hauteur de la pyramide donnoient À chacun 
des leviers que j'avois à mouvoir tous les mouvemens néceflaires de haut 
en bas, comme dans la figure feconde , ou de bas en haut, ainf que dans 
la figure troifieme. 

J'avois formé chaque levier de trois mâts, ou de trois efpeces de mâts 
qui diminuoient de groffeur d’une de leurs extrémités à l’autre comme les 
arbres. Le plus grand diametre de chacun de ces arbres, au bout qui étoit 
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le plus gros , étoit de quinze à dix-huit pouces de diametre , & ils avoient 
environ foixante-cinq pieds de longueur. Chacun de ces leviers pouvoit 
foulever environ deux cens mille livres. 

Pour s'en fervir, on arrétoit un des bouts d’une corde au cabeftan ; 
& après avoir fait faire à la corde, fur les moufles, les révolutions que 
l'on voit figure troifieme , on fixoit fon autre bout fur l'une des extrémités 
du levier marquée L. Tout étant ainfi difpofé, on tournoit le cabeftan T, 
& par là on élevoit le bout du levier au haut de la pyramide. 

Après cette premiere manœuvre , on avançoit le gros bout du levier 
fous le Rocher, & fur le point d'appui qui en étoit tout proche, ainfi 
qu’on le voit Planche troifieme , fig. feconde, H. On arrangeoit enfuite 
les cordes fur les moufles, de maniere que Le bout fupérieur du levier 
fût tiré en en-bas par le treuil ; ce qui ne pouvoit fe faire qu'en élevant 
le fardeau , ou caflant le levier. La bafe de la pyramide étant fixée {oli- 
dement fur le terrein par des pilotis, ainfi qu'on le voit figure premiere 
LL, les points d'appui étant fort loin de la force mouvante, & très-près 
du mobile, trois hommes fufhifoient à chaque pyramide pour cette ma- 
nœuvre ; & les mêmes hommes , avec des leviers de fer, pouvoient 
encore avec facilité faire avancer les pyramides vers le rocher , à mefure 
qu'on élevoit l'un de fes angles pour changer fa fituation. 

Dès qu'en fouillant autour du Rocher, on l'eut dégagé de la terre qui 
lenvironnoit , je fis enfoncer des pilotis dans le lieu où devoient être 
fixés les points d'appui des leviers marqués H, ainfi que dans le lieu où 
je plaçai le radier M, figure premiere, fur lequel j'ai renverfé le Rocher. 
Ce radier étoit un affemblage de quatre rangs de poutres tranfverfales , 
repréfentées de profil figure feconde, B. Ayant, autant qu'il me fut poffible, 
tout préparé pour renverfer le Rocher, je plaçai douze leviers du côté O, 
où il devoit être élevé. 

Pour faciliter l'aétion de mes leviers par une nouvelle force, je fis éta- 
blir très - folidement, au côté oppofé des leviers, quatre cabeftans ; & 
ayant fait fceller avec du plomb, dans le Rocher, des anneaux de fer 
d'un pouce & demi de diametre, je fis attacher à ces anneaux des mouf- 
fles à trois poulies , & fs pañler des cordages de deux pouces de diametre, 
qui , après avoir fait différentes révolutions fur les poulies , alloïent fe ter- 
miner aux autres mouffles qui étoient attachés près des cabeftans. On peut 
s’en former une idée, en confidérant les figures premiere & feconde. 

Comme il étoit néceflaire que la plus grande uniformité régnât dans le 
mouvement de toutes ces manœuvres , & qu'il n’y eût aucune confufon, 
j'avois placé fur le Rocher deux tambours , planche cinquieme , figure 
premiere , & planche premiere , figure premiere, qui, par des fignaux que 
je leur donnois , donnoient à toutes les opérations l’ordre & la précifion 
néceflaires. 
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Chaque opération des leviers élevoit le Rocher au moins de trois quarts 
de pied , & d’un pied, lorfque les points d'appui H étoient exa@tement 
fixés, & ne fléchifloient pas : alors on fixoit tous les cabeftans, & les mêmes 
ouvriers (4) mettoient deffous le Rocher des poutres & des coins forcés 
à coups de mafle , figure feconde Q , pour le foutenir, tandis qu'on Ôte- 
roit les leviers; qu’on fe prépareroit à recommencer les mêmes opérations ; 
& qu'on éleveroit les points d'appui , ainfi que la charpente des pyra- 
mides N. 

Quand le Rocher fut élevé au point d'étre à-peu-près en équilibré, je 
fis établir fix nouveaux cabeftans. Ils étoient diamétralement oppofés aux 
quatre dont j'ai parlé, & dont l'a@ion avoit fervi à élever le Rocher : je 
les fis foutenir , outre cela, du côté du radier M , figure premiere, & B, 
figure feconde, par des vis trés:fortes. On les voit planche quatrieme, figure 
feptieme. Je crus devoir prendre ces précautions, pour empêcher qu'une 
chûte trop prompte ne brisät les pieces de bois fur lefquelles il devoit s'afleoir, 
& n’exposät même le Rocher à quelque fra@ure ; car , quoique les parties 
en fuflent très-compaêles , fa mafle & fa forme inégale me faifoient craindre 
que les chocs qu'il éprouveroit , en tombant tout-ä-coup, ne le fiflent fendre 
ou éclater. Pour prévenir encore plus sûrement cet accident , j'avois fait 
mettre fur le radier environ fix pieds d'épaifleur de moufle & de foin (8) 
mélés enfemble. Par ces moyens, je fis defcendre lentement le Rocher, 
& placer fur fon lit. 

Le Rocher fut placé fur ce lit vers la fin du mois de Mars 1769. Ce 
retard ne fut caufé que parce qu'il fallut Ôter la terre qui l'environnoit , 
tailler & égalifer fa bafe , &.en ôter de grands quartiers inutiles. Dans 
cet intervalle , j'avois fait faire la machine pour la marche , fans rien 
changer aux formes que j'avois données à mon modele. Comme les poutres 
& les couliffes de cuivre de deflous étoient mobiles , J'en avois fait faire 
fix paires, de façon que dès qu'une feroit libre derriere le Rocher , on 
püt la conduire devant, & la placer dans la dire@tion des autres. Voyez 
planche cinquieme , figure premiere, fix hommes qui traînent la poutre 
pour la placer en V, & parallele à la poutre Z. On voit que , par 
ce moyen, la marche continuoit toujours. J'ai fait ces poutres & ces 
couliffes moins épaifles que celles qui appartenoient au chafis {ur lequel 


(a) Prefque tous les Payfans & Soldats Rufles ont Charpentiers , ce qui ne facilite pas peu la 
promptitude des Ouvrages. Ils ont une telle adreffe à manier la hache, qu'il n'eft aucun ouvrage 
de charpente qu'ils n’exécutent avec elle feule & un cifeau, 


() Cinq à fix jours après, ces fix pieds de foin & de moufe étoient réduits à un corps très- 
compaéte de quatre à cinq pouces d’épaiffeur , abfolument impénétrable à une balle de moufquet 
tiré de vingt pas , avec une forte charge. L'épreuve réitérée que j'en ai faite ; m'a conduit à penfer 
que l’on pourroit retirer quelques avantages d’un tiffu de moufle féché , foumis pendant quelque 
temps à une très-grande preffion. 


6 des 
pofoit le Rocher. Ce chaflis devant porter toujours le fardeau, & ne les 
changeant jamais , les poutres de bois & les couliffes de métal exigeoient 
que je les fifle plus fortes. Les boules , dont le diametre étoit de cinq pouces, 
étoient placées dans les couliffes à deux pieds les unes des autres, enforte 
que toute la mafle étoit portée par trente ou trente-deux boules de cuivre 
jaune,auquel j'avois ajouté de l’étain. Comme, detempsentemps, quelques- 
unes de ces boules ne marchoïent pas, parce qu'elles n’étoient pas preflées 
par les gouttieres, & que, fi elles s’étoient jointes, il en auroit réfultéun grand 
frottement, J'avois placé fept hommes fur des nattes de chaque côté & deffous 
le Rocher, de façon qu’ils étoient toujours prêts à ranger & à pouffer avec un 
bâton de fer celles qui cefloient de fe mouvoir. Quoique l'occupation de ces 
hommes parût dangereufe en apparence, cependant ni dans cetre manœuvre, 
ni dans toutes celles qu’on a faites pour le tranfport du Rocher, il n'eft 
arrivé aucun accident. On voit comment ces hommes étoient rangés figure 
premiere, R, & figure troifieme, R & S. J'ai indiqué par des points, 
dans cette derniere figure , comment le Rocher étoit placé fur le chañis, 
& quelle étoic la fituation des coulifles de deflous. On y voit aufi quelle 
étoit la diftance des cabeftans ; le corps-de-garde & les traineaux , mar- 
qués T , qui contenoient les inftrumens & outils néceflaires : tout cet atri- 
rail étoit attaché au Rocher & marchoït avec lui, pour avoir fous la main 
ce dont on avoit befoin en outils & matériaux. 

Comme la fituation du Rocher ne m'avoit pas permis de le faire traîner 
en ligne droite, depuis le lieu où on le trouva jufqu'à la riviere (v), 
je fus obligé de faire une machine avec laquelle on pût le détourner, pour 
lui faire changer de route. 

Elle étoit. conçue abfolument comme celle qui fervoit à avancer en 
ligne droite, à cela près feulement qu'elle étoit plus forte. Les poutres & 
coulifles de cette feconde machine avoient, dans leur longueur , une 
forme circulaire, ainfi qu'on le voit planche fixieme, figures premiere & 
feconde , enforte que les feules extrémités du Rocher , figure troifieme, fe 
mouvoient tandis que le centre reftoit fixe, J'ai indiqué par des points, figure 
troifieme, la machine circulaire placée fous le Rocher. C'étoit un cercle de 
douze pieds de diametre : la poutre qui le formoit avoit dix-huit pouces 
d'équarriffage , & la coulifle de cuivre trois pouces & demi d’épaif- 
feur à fon fond : quinze boulets foutenoient le Rocher fur cette machine (4). 


(a) Le principal obftacle que je rencontraï, & que j’eus plufieurs fois À vaincre, fut la profon- 
deur du marais, Elle étoit telle en quelques endroits, que les plus longs pilotis n’auroient pas touché 
le tuf folide : ce qui m’obligea de faire changer cinq fois de direétion. 

(2) Comme toutes ces machines & les outils néceffaires demandoient fouvent des réparations en 
fer ou en bois, & qu'il falloit d’ailleurs une provifon d’uftenfiles de tout genre, j’avois bâti, fur 


le Rocher même, la forge, & j'avois attaché derriere lui de grands traîneaux , fur lefquels on 
mettoit tout l’attirail néceffaire. 
Telles 
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Telles font les manœuvres & les machines que je fis faire pour préparer 
le Rocher à être tranfporté, comme je vais l'expliquer dans l'Article 
fuivant. 


AR TECTLE VE 


DE la maniere dont j'ai préparé le chemin fur lequel devoir palfer 
le Rocher. 


Avant de montrer le Rocher en marche, Je traiterai des opérations 
que je fis pour rendre très-folide le chemin fur lequel il devoit pañfer. 

Je fis d’abord enfoncer fur ce chemin des pieux très- gros à cinquante 
toifes de diftance les uns des autres, pour y attacher les cordages qui 
retenoient les mouffles & les cabeftans dont j'avois befoin. 

Je fis auffi enfoncer des pilotis dans le chemin même, par-tout où le 
marais ne pouvoit pas geler jufqu'au fond. Dans tout le refte du chemin, 
je fis ôter la moufle dont les marais de ce pays font prefque uniquement cou- 
verts, & une couche d’un limon gras qui empêche ces marais de geler à une 
profondeur confidérable. Là je fis tranfporter du gravier que je trouvai près 
du chemin dans quelques endroits , & que je mêlai par couches alternatives 
avec des petits fapins ébranchés, dont la forêt fournifloit aflez abondam- 
ment. 

De cette maniere, je formai un chemin folide, parce que l'humidité 
du marais, pénétrant ce gravier , geloit à la profondeur d'environ quatre 
pieds, & faifoit une mafle trèscompaéte & très-réfiftante. J’obferverai que, 
depuis le commencement de l'hiver, on avoit grand foin de balayer la 
neige qui tomboit : fans cette précaution, la gelée n'auroit pas pénétré 
fort avant, 

J'employai la terre même que l’on Ôta pour dégager le Rocher à faire un 
rempart tout autour du creux où 1l étoit enfoncé. Parce moyen , je 
rejettai les eaux de pluie dans la campagne ; & celles mêmes du marais ; qui 
auparavant inondoient fouvent ce creux , ne pouvoient plus y couler : il 
n’en filtroit qu'une petite quantité à travers les terres, & un chapelet fufifoit 
pour les vuider. 

Le Rocher refta tout l'été fur le radier fur lequel il avoit été renverfé 
au mois de Mars, la terre, depuis ce temps-là, n'ayant plus aflez de con- 
fiftance pour le porter. 

J'employai cet intervalle à conftruire un radier au bord de l'eau, fur 
lequel on püt conduire le Rocher aflez avant dans la riviere pour trouver 
la profondeur d’eau que demandoit la barque fur laquelle il devoit être 
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conduit à Pétersbourg. Ce radier avoit huit toifes de large & quatre cens 
de long. On le voit de profil planche feptieme , figure feconde en M. On 
conçoit avec quelle folidité ce radier devoit être établi, pour foutenir une 
mañle telle que celle du Rocher, & pour réfifter aux glaçons énormes que 
la riviere entraîne (4). Voici ce que je fis pour lui donner cette folidité. 
Je fs enfoncer des pilotis dans toute la longueur, & je les fis tailler de 
façon que leurs têtes fuflent à fleur d’eau. Je fis aufli remplir entiérement 
le vuide qui reftoit entre eux par des fapins ébranchés, & jettés tranfver- 
falement, & arrêtés fortement par-deflus par des liens de fer; car les liens 
d'une autre matiere auroient été très-promptement coupés par les gla- 
çons. 

Etant parvenu à faire une forte de mole plein & folide jufqu’à la fur- 
face de l’eau, je l'élevai encore de trois pieds par des poutres retenues 
auf par des liens de fer. Enfin je fis garnir les extrémités de ce mole par 
une quantité de grofles pierres qu'on trouva au bord de l'eau, & qui font 
de la même qualité que le granit dont on conftruit le quai, & qui eft 
moins dur que celui du Rocher. Jachevai par là de rendre le radier très- 
folide. 

Pour garantir entiérement cet ouvrage des glaçons , je le munis d’une 
forte paliffade formée par des pilotis enfoncés tout autour à cinq pieds 
lun de l'autre, & à fix du mole : des arcsboutans placés entre lui & 
chaque pilotis les foutenoient contre limpétuofité des glaçons ; & je n'eus 
plus qu'a faire couper la glace autour d'eux, lorfqu'elle fut aflez forte 
pour me faire craindre qu'elle ne les arrachät par le hauflement de l’eau : 
alors elle ballottoit librement, & fes coups les plus violens étoient amortis 
avant que de parvenir au mole même (8). 


(2) Quelquefois , quand le vent.retient les glaçons de la Néva &c du lac de Ladoga , ils forment 
des mafles fi prodigieufes , qu’ils ont jufqu’à vingt pieds de hauteur. Ces mafles de glaces ont une 
force proportionnelle à leur poids énorme , & à la vitefle qu'ils acquierent par Le courant de l’eau : 
ils arrachent quelquefois des pilotages très-folides en apparence, & détruifent des ouvrages fur lef- 
quels il femble qu'on pourroit compter. 

(&) Les glaçons furent pouffés avec tant de force cette même automne ; qu'ils firent. démarer , 8 
qu'ils emporterent loin du rivage plufieurs vaifleaux , quoiqu’ils fuffent retenus par de fortes ancres : ils 
fitent encore plufeurs autres ravages qui prouvoient la rapidité de leur impulfon, Pour le mole, il 
n’en füt aucunement endommagé , & on le voit encore, 
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ARTICLE VIl. 


Du tranfport du Rocher depuis le lieu où on l'a trouvé jufqu'aux bords 
de la Néva. 


Couue je me difpofois à tranfpotter le Rocher, la premiere opératiori 
que j'avois à faire étoit de l'élever un peu, pour fubftituer au radier {ur 
lequel il pofoit le chaffis fur lequel il devoit s’afleoir , afin qu'on püt le 
traîner. 

Il étoit d'autant plus important de faire cette opération d'une maniere 
fimple & facile, que je devois la répéter toutes les fois qu'il faudroit faire 
changer de route au Rocher , en fubftituant au chafis difpofé pour le tirer 
en ligne droite celui qui étoit arrangé feulement pour le faire tourner. 

Je fis donc faire, outre les leviers dont j'ai parlé, des vis de fer (4). 
Ces vis, qu'on voit planche quatrieme, figure cinquieme, D, entroient 
dans un écrou de cuivre E : elles foutenoient une chape L, auffi de cuivre, 
& s'appuyoient , avec deux cercles de fer & quatre boulons qui les 
traverfoient , fur une piece de bois dur repréfentée figure fixieme. La 
figure feptieme repréfente la vis avec toutes les pieces qui devoient y être 
unies, pour qu'elle fit fon effet. Ainf, lorfqu’on avoit polé les vis fous 
le Rocher, & qu'on tournoit le levier Z , ces vis , par leur mouvement 
dans un fens ou dans un autre, élevoient ou abaïfloient le Rocher, comme 
on le voit planche fixieme, figure premiere, BB. Ces vis étoient établies 
fous le Rocher & hors du chafis fur lequel il portoit, pour qu’on pùt 
avec facilité fubftituer à ce chaffis la machine circulaire dont jai parlé. 

Ces mêmes vis avoient tant de force, que je n’en employÿai que douze 
pour foutenir le fardeau du Rocher. 

L'ayant donc ainfi fufpendu fur ces vis, je fis Ôrer le radier fur lequel 
il étoit refté tout l'été : je fis placer les coulifles libres de la machine , 
planche premiere , figure premiere AÀ , & l’on gliffa deflus le chañlis à 
couliffes CC. Comme ce chaflis n'avoit que dix - fept pieds de large, & 
que le Rocher en avoit vingt-&t-un , il excédoit le chaflis de deux pieds 
de chaque côté; & c’eft fous cette faillie qu'étoient placées les vis, ainfi 
que je viens de le dire. 

La figure du Rocher n'étoit pas affez réguliere pour qu'il posât égale- 
ment fur toutes les parties de la machine ; au contraire, l'arriere pefoit 


(a) La folidité &-la force qu'elles devoient avoir les rendoïent d’une exécution difficile. Un habile 
ouvrier Strasbourgeoïs, nommé Figrer, s’en chargea , & y réuffit parfaitement : c’eft le même qui a 
fait Parmature de la Statue de Pierre-le-Grand , piece encore très-diffcile par l'attitude du cheval, 
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plus que l'avant, étant bien plus haut, comme on le voit par la planche 
cinquieme , figure premiere. : 

Cet inconvénient auroit pu tout déranger dans la marche , & même 
caufer le renverfement du Rocher dans une montée un peu confidérable , 
parcé qu'alors le poids eft déja, naturellement fur l'arriere. Pour éviter cet 
inconvénient , @& étendre la bafe fur laquelle la partie de l'arriere du 
Rocher repofoit, je fis mettre deux arcsboutans de bois dur, dont on voit un 
de profil E; & les entailles où ils entroient tous les deux font repréfentées 
à la planche feconde , figure feconde , DD. Les autres bouts étoient dans 
les entaïlles faites au Rocher (4). 

J'étois enfin parvenu à mettre le Rocher au point d'avancer & de faire 
chemin fur les boulets. La montagne fur les œufs , difoient les plaïfans. 
Quatre cabeftans furent employés à le tirer d’abord, parce qu'il falloit 
le tranfporter fur le chemin horizontal par le glacis que j'ai fait faire, & 
dont j'ai déja parlé. Je dirai une fois pour toutes que dans les terreins 
plats & horizontaux, deux cabeftans muschacun partrente-deux hommes fuffi- 
foient pour la marche du Rocher. Dès que le premier mouvement lui étoit 
imprimé , il avançoit avec la plus grande facilité , & les hommes couroient 
en tournant les cabeftans, & fans faire prefque d'effort. On employoit à 
chaque cabeftan deux mouflles à trois poulies, planche cinquieme, FF. 
Les cables avoient environ un pouce & demi de diametre. Lorfqu'il fal- 
lut monter des pentes de terrein aflez confidérables, il fallut quatre cabef- 
tans, & même quelquefois fix, en employant toujours le même nombre 
d'hommes à chaque cabeftan. 

Les tambours placés fur le Rocher donnoient le fignal, & tous les mou- 
vemens fe faifoient avec beaucoup d'ordre. La fatigue également partagée, 
n'étant confidérable pour aucun individu, on parcouroit de la forte depuis 
quatre-vingts jufqu'à deux cens toifes par jour , lorfqu'on ne rencontroit 
pas d’obftacles , comme des pentes, ou des chemins à refaire ; & je remar- 
querai que ces jours n’ont que quatre à cinq heures en hiver. Quand il 


(z) Cette diftribution égale & plus étendue de tout le fardeau étoit d’une utilité d’autant plus 
évidente ; que le: Rocher s’étant enfoncé, dans la terre cinq fois, plus ou moins profondément, 
ces arcsboutans furent fi preflés par le poids qu'ils foutenoïient , que le bout qui portoit fur les 
chaffis s’y enfonça d’un pouce, & celui qui tenoit au Rocher fut écrafé d’un pouce. J’avois déjà remarqué 
Peffet des fortes preffions/fur le bois debout. Lorfque le. Rocher fut mis fur le lit où il paffa l'été, 
je plaçai contre lui huit arcsboutans à chaque côté, & fix derriere : ils avoient tous un pied en 
quarré, & depuis quatre jufqu’à dix de long, & ils portoient fur les pilotis qui avoient foutenu les 
points d'appui des leviers. La plupart de ces pilotis céderent du côté où le Rocher étoit plus 
gros, mais trois arcshoutans de derriere s’érant trouvés fur des appuis plus folides, & porter plus 
uniformément , leurs bouts ont été écrafés d’une façon finguliere. On auroït pris les huit ou dix pre- 
miers pouces du bout qui portoit contre le Roc, pour des liafles de chanvre taillé , tant les 

. fibres étoient féparées & divifées. Il faut remarquer que ce bois étoit du fapin. 


falloit 


e a a d 
falloit defcendre , je mettois des cabeftans derriere le Rocher : on filoit lei 
cables , & le Rocher defcendoit par fon propre poids. 

C'étoit un fpeétäcle aflez curieux que la marche de ce Rocher. Quaranté 
tailleurs de pierres travailloient continuellement deflus à lui donner la forme 
defirée. La forge continuoit de travailler. Si on ajoute à ce fpeétacle celui 
que produifoit l'attirail des traîneaux , on ne fera pas furpris de lire que ; 
malgré la rigueur de la faifon , Sa Majefté Impériale ; Monfeigneur le 
Grand Duc & toute la Cour voulurent le voir. Chaque jour on voyoit 
une foule de fpeétateurs de toutes conditions & de tous états, venir con- 
templer les manœuvres de cetté malle. Monfeigneur le Prince Henri de 
Pruffe vit le Rocher en marche après qu'il fut débarqué ; & lorfqu'il étoit 
déja près du lieu où doit être la Statue. 

J'eus donc enfin le plaifir de voir que tout fembloit me promettre une 
heureufe réuflite, & qu'après les obftacles que j'avois furmontés , J'avois 
tout lieu de croire que je vaincrois encore ceux qui fe préfenteroient dans 
la fuite. 

Cependant je ne reflentis pas long-temps ces motivemiens de joie, & 
je fus affailli par une fevre forr vive, dont j'ai expliqué la caufe plus haut: 
j'eus encore le chagrin de voir qu'après avoir fait parcourir au Rocher 
environ foixante pas , il sénfonça de dix-huit pouces , foit que les piloris 
enfoncés dans le chemin du glacis dont j'ai parlé n’euffent pas été battus 
avec la même exatitude que les premiers , foit que dans cet endroit le 
fonds fe trouvât plus mauvais. 

Ce premier accident me montra cé que j'avois à craindre, & me ren- 
dit plus attentif pour le refte de la route; mais il ne me déconcerta pas, 
& retarda d'autant moins mes manœuvres , que le rocher devant être 
détourné dans cet endroit ; ül falloit néceflairement que je m'y arrétafle 
pour changer de machine. 


G 


LL DR SSSR 


[261 


pe en 


AR TEC EE UNMRDE 


DES moyens que j'ai employés pour faire changer de direétion 
au Rocher. 


Avanr fait enfoncer des pilotis, afin de donner des points d'appui aux 
vis , je fis foulever le Rocher & dégager les coulifles & le chafis parallé- 
lograme , pour leur fubftituer le chaffis circulaire qui eft repréfenté planche 
fixieme , figures premiere & feconde. J'ai défigné aufñi figure troifieme , 
par des points , le lieu où étoit placé fous le Rocher le dernier chaffis , 
ou le chaffis circulaire. On voit aufli dans cette figure, aux lettres DD, les 
cabeftans qui fervoient à faire changer la dire@ion du Rocher (a). C'eft ainfi 
que je m'y pris dans toutes les occafons femblables. Je n’entrerai pas dans 
de plus grands détails fur la marche du Rocher depuis le lieu où on le trouva 
jufqu’aux rives de la Néva, parce que je n’y fis que répéter les manœuvres 
que J'avois faites auparavant. J'employai fix femaines à lui faire parcourir 
cet efpace, qui eft, comme je l'ai dit, d'une lieue & demie. Avant de 
terminer cet Article, il me paroit important de rapporter quelques expé- 
riences que je fis & fur les rouleaux & fur la nature des matériaux que 
Jemployai dans mon entreprife. 


(a) Je dois avouer ici, pour la confolation de tous ceux qui, pat des entreprifes un peu fins 
gulieres , s’attireront l’envie & les criailleries de la jaloufie & de la médiocrité, que j’y fus fingu- 
liérement expofé dans tout le cours de mon entreprife : par exemple, lorfque le Rocher , au com- 
mencement de mon opération, s’enfonça un peu, comme je l'ai dit, ce ne fat contre moi qu’une 
voix, qu'un murmure très-défagréable, Il eft enterré, difoit-on, plus que jamais ; il n’en f{ortira 
plus, &c. J'en fouffrois : maintenant je conviens de bonne foi que c’étoit À tort » Car Ces vaines 
clameurs ne méritent pas qu’on s’en affedte ; & je croyois avoir d'autant plus de droit de me plaindre 
de ces traçafleries , que le tranfport du Rocher n’étoit, de ma part, qu'une entreprife accidentelle 
& indépendante de mes emplois, puifqu’alors j’étois chargé de la diredtion du Corps noble des Cadets 
de terre, comme je l’ai dit. 

Je mettois tous mes foins à prendre fi bien mes mefures, que, foit cette Commiffion » foit 
d’autres dont j'ai été chargé en même temps, ne nuififfent pas à la bonne adminiftration de ce 
Corps; & il n’y avoit ni peines ni dangers que je ne bravañlé pour remplir de mon mieux les 
charges dont on m’avoit honoré. J’eus le bonheur de réuflir. J'ai plufieurs témoignages par écrit qui 
prouvent le contentement que Sa Majefté Impériale & fes Miniftres, mes Chefs, avoient de la 
conduite que j'ai tenue pendant que j'ai été à la tête de cet illuftre établifément, qui contient 
environ fept cents Cadets, & un nombre plus grand de perfonnes occupées de leur inftruétion & 
de leur fervice. 

Si je fuis entré dans ces détails, c’eft que j'ai cru qu'il n’étoit pas inutile de montrer qu'il 
falloit joindre, pour des entreprifes de cette nature, à quelque génie, une fanté forte, la plus 
grande aëivité , & aflez de force dans l'ame, pour ne pas fe laïfler abattre par les contretemps 
qui arrivent, & par les manœuvres & les cris perçans de Penvie. 


La 
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AR. TIC LENS XX. 


DES inconvéniens qu'ont Les rouleaux pour le tranfport des grandes maffes, 
@ de la matiere dont on doit faire les boules, ff on les Préfère aux 
rouleaux. 


Done les effais que je fs pour me préparer à tranfporter le Rocher ; 
J'avois fait forger auffi exa£tement qu'il étoit poñfible , & tourner des boules 
de fer. Lorfque je les plaçai dans les gouttieres , elles y furent prefque toutes 
caflées ou applaties plus ou moins vite fous le fardeau du Rocher. La moindre 
paille , le moindre défaut dans la foudure , la plus petite inégalité dans la 
contexture des différentes parties du métal, fufhifoient pour les faire écla- 
ter & les féparer. 

J'en fis faire de fer fondu , comme on fait les boulets de canon : elles 
réfifterent bien moins encore; la plupart furent écrafées en plufieurs mor- 
ceaux. La même chofe arriva aux gouttieres mêmes. J'en avois fait forger 
en fer avec toute la précaution poffible : elles n’ont pas réfifté pendant vingt 
toifes de marche : bientôt elles ont été brifées en petits morceaux, comme 
les boulets. Le cuivre feul, mêlé avec un peu d'étain & de la calamine, réfifta 
parfaitement , foit pour les gouttieres , foit pour les boules (4). Il arrivoit 
quelquefois qu'une boule beaucoup plus preflée que les autres faifoit plier 
la gouttiere ; mais bientôt, continuant {on chemin , elle la redrefoit 
d'elle-même , en foulant les autres parties. 

Pour reconnoitre fi l’idée défavantageufe que j'avois conçue des rouleaux 
étoit bien fondée , je crus devoir en faire exécuter quelques-uns, & les 
foumettre à l'expérience. Je fis donc forger des cylindres de fer de deux pieds 
de long & de dix pouces de diametre ; & quoique j'aie tellement augmenté 
Ja force motrice , pour mouvoir le Rocher avec ces rouleaux , qu’elle étoit 
quatre fois plus grande que celle qui fuffifoir pour le tranfport avec les 
boules, il me fut prefque impoffible de faire remuer le Rocher. Les cables & 
les mouffles fe caflerent; & tout le fruit de cette expérience fut de me confir- 
mer entiérement dans l'idée peu avantageufe que j'avois conçue des rouleaux. 

Après fix femaines de marche & différentes manœuvres » Je terminai 
l'opération dont je m’étois chargé , & je parvins à conduire le Rocher fur 
le radier que j'avois fait conftruire au bord de la riviere , comme je l'ai dit. 

(a) L’homogénéité des parties du cuivre ef, je crois, ce qui lui donne cet avantage : un 


bronze trop acre auroit peut-être le même {ort que le fer. C’eft à quoi l’on doit prendre garde 
dans l’occafion, 
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AR TL CLE 2% 
DES préparatifs qu'on avoit faits pour embarquer le Rocher, & des difficulrés 


qu'on rencontra en commençant cette opération. 


LamirauTé sétant chargée de tranfporter le Rocher dans l'efpace 
qu'on devoit lui faire parcourir fur la Néva, fit canftruire une barque de 
cent quatre-vingts pieds de longueur & de foixante-fix de large, fur dix- 
fept de hauteur. Voyez planche feptieme , figures premiere & feconde LL: 
Elle étoit munie d'un triple rang de poutres tranfverfales à fa cale, &c 
d’un radier qui s’élevoit au milieu. On pourroit peut-être trouver ces dimen- 
fions exorbitantes pour un fardeau de trois millions, vu qu’elle en auroit 
porté prefque le double ; mais il faut remarquer que dans plufieurs endroits 
où elle devoit néceflairement pañler, la Néva n'a qu'environ huit pieds 
ere qu'elle ne tirät pas 


d'eau. On devoit donc difpofer la barque de fmañi 
plus d’eau , afin qu'elle ne füt pas expofée à échouer. 

Quant à la hauteur qu’on lui a donnée, voici ce qui la rendoit néceflaire: 
Il y avoit onze pieds d'eau dépuis le boïd du mole jufqu'au fond : la barque 
chargée n’en tiroit qu'environ huit pieds ; mais, pour la charger, il falloit 
néceffairement que le fond de la barque fût tellement appuyé, qu'un côté 
ne pd pas lever, tandis que l'autre baifferoit ; fans quoi, dès que le Rocher 
auroit porté fur un côté de la barque , figure feconde A, le côté Bauroit 
été élevé par l'eau , & la barque perdant fon équilibre, le Rocher auroit 
tombé entre elle & le mole. Il étoit donc néceflaire que la barque füt 
affife au fond de l'eau, pour qu'elle reçlit le rocher fans être renverfée (a). 

Les perfonnes chargées de l'embarquement du Rocher laifferent remplir 
la barque d'eau, & la forcerent par là à repofer fur le fond de la riviere. 
Comme le mole s’enfonçoit de onze pieds dans l'eau, qu'il s'élevoit de trois 
pieds au-deflus de fa furface & que la hauteur des bords de la barque étoit 
de dix-fept pieds, quoique le radier n’en eût que quatorze, on ouvrit la 
barque du côté À, par où le rocher devoit entrer ; & le radier & le mole, 
érant précifément de la même hauteur, on tira le Rocher horifontalement, 
& on le fit avancer jufqu'au milieu du radier par deux cabeftans placés dans 
un vaifleau , comme on le voit dans cette planche. Dès qu'il y ‘fut, où 


(a) J'aurois peut-être trouvé le moyen de faire pañfer le Rocher fur la barque, fans courir 
le danger dont je viens de parler : mais j'en appréhendois un autre plus grand. le craignois que 
l'énorme preffion du fardeau fur le mieu de fa furface, ne la ft plier & ne ja brifât, On va voir 
que mon appréhenfon étoit fondée. 
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rétablit le côté de la barque que l’on avoit ouvert, & on calfeutra bien toutë 
cette partie de la barque. 

Quand cela fut fait, avec des feaux & en faifant jouer les pompes on 
commença à vuider l’eau qui étoit dans la barque. Comme on étoit occupé 
à cette opération, on s’apperçut avec autant de furprile que de peine que 
toutes les parties de la barque ne s'élevoient pas également. Le centre, 
trop chargé, reftoit au fond de la riviere , & la pouppe & la proue feu- 
lement s'élevoient, & faifoit prendre au fond de la barque une courbe 
repréfentée par les lettres CC. L'effort que les madriers de la barque fouf- 
frirent par la courbe qu'elle prit, fit disjoindre fes membres, & l’eau com- 
mença à y entrer en grande quantité. On employa juiqu'à quatre cens 
hommes pour la vuider plus promptement; mais, plus on diminuoit le 
volume d’eau contenu dans la barque, & plus l'effet que l'on craignoit 
augmenta, & elle s’arqua tellement qu'on craignit de la voir rompre. 


ART P'OPETE NAT 


Des moyens que j'employai pour faire reprendre à la Barque fa premiere 
forme, & pour empécher qu'elle ne Je courbät une Jeconde fois lorfqu'on 
épuiferoit l'eau. 


Prev occupé jufqu'alors de tout ce qui avoit rapport à la marine , &e 
l'Amirauté s'étant chargée de la conffruétion de la barque & du tranfpoït 
du Rocher par eau, dès que j'eus avancé le Rocher fur le radier au milieu 
de la barque, je devins fimple fpe&ateur. On employa deux femaines 
entieres à différentes manœuvres inutiles, pour remédier à l'accident qui 
étoit arrivé à la barque. Le mois de Septembre ayant amené de grands 
vents, qui firent craindre que le Rocher ne périt dans la baie; & per- 
fonne ne propofant des moyens de remédier à l'accident arrivé à la barque, 
on me chargea de retirer le Rocher fur le mole. 

Ce fut alors que je voulus mettre en exécution mes idées , pour 
rendre à la barque fa premiere forme , fans qu'il füt néceflaire de remettre 
le Rocher fur le mole. J'ai remarqué d'abord que la barque n'avoit perdu 
{a premiere forme que parce que le fardeau ne portoit que fur fon centre, 
& que, pour parer à cet inconvénient , il ne falloit que diftribuer ce far- 
deau également fur toutes les parties de la barque. Je fis d’abord charger 
de pierres la pouppe & la proue de la barque, & les forçai ainfi de s’af- 
{eoir de nouveau au fond de l'eau. 

Ce que j'avois prévu arriva. Les madriers ayant repris leur premiere 
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fituation , les ouvertures par lefquelles eau pénétroit fe boucherent prefque 
entiérement; & ayant fait épuifer toute l’eau de la barque , elle ne s'arqua 
plus ; mais le milieu s’éleva un peu comme tout le refte. Il ne s'agifloit 
donc plus que de diftribuer le fardeau plus également fur toute la furface 
de la barque. Pour y parvenir, en me fervant de vis, j'élevai le Rocher 
de fix pouces au-deflus du chaffis qui le portoit , & je mis de chaque côté 
les arcshoutans que l'on voit figure premiere, qui s'appuient par un de 
leurs bouts dans des entailles faites au Rocher , & par l'autre contre des 
pieces de bois fixées au fond de la barque. 

Ces arcsboutans diminuoient graduellement de longueur , de façon qu'il 
y en eut fur toute la furface de la barque ; & j'avois mis, pour les entre- 
tenir, les pieces de bois rangées comme on le voit figure premiere , planche 
feptieme, & liées avec des croix de fer. Tout étant ainfi préparé , je fs 
Ôter les vis qui foutenoient le Rocher au-deflus du chaffis, & l'ayant laiflé 
redefcendre, fon poids e diftribua fur les arcsboutans & fur toute la furface 
de la barque. 

Après cette opération, on acheva dé vuider l'eau de la barque. Je 
fis ôter toutes les pierres dont je l'avois fait charger à la pouppe & 
à la proue DD , & la barque s'éleva en confervant parfaitement fa 
forme. 

La barque rétablie & mife à flot en fix jours, les Marins l'éloignerent 
du mole. Je fis mettre de chaque côté un vaiffeau auquel elle étoit fixée for- 
tement avec des cables, comme on le voit planche huitieme, Non-feule- 
ment ces vaifleaux foulageoient la barque , mais encore ils la foutenoient 
contre les divers mouvemens qu'elle pouvoit recevoir du vent ou de 
l'agitation des flots. On la fit remonter la petite Néva : elle defcendit de 
là dans la grande ; & enfin, le 22 Septembre, ce jour cher à la Rufñe, 
qui eft l'époque du couronnement de fon illuftre Souveraine He 
Rocher arriva devant fon Palais, & dès le lendemain on conduifit la 
barque vis-à-vis la Place où devoir être le Monument de Pierre- 


le-Grand. 


Ls:1 
ART TS DIE DT 


Do débarquement du Rocher, & des difficultés qu'on avoir à vainéré 
dans cette opération. 


La derniere opération qui reftoit à faire pout le tranfport du Rocher ; 
& qui n'’étoir pas la moins difficile, étoit celle du débarquement. 

Il y avoit tout lieu de craindre que l'on n'échouät au port, fi on né 
prenoit pas de fages mefures. Il ne S'agifloit plus de faire afleoir la barque 
fur le fond de la Néva, puifque cette riviere a dans cet endroit bien plus 
de profondeur que la barque avoit de hauteur ; & je prévoyois qu'en 
tirant le Rocher fans précaution , dès qu'il auroit porté fur un bord de 
la barque , elle auroit tourné ; & le Rocher fe feroit précipité dans la 
riviere, comme je l'ai dit à l'article de l'embarquement. Voici les moyens 
par lefquels je parai à ces inconvéniens. 

J'avois fait enfoncer dans l'eau, tout près du quai, fix rangs de pilotis, 
& je les fis couper huit pieds au-deffous de la furface de l'eau , afin que 
la barque, qui ne tiroit que huit pieds d’eau, pt ÿ trouver un appui, 
comme on le voit planche dixieme, A. 

Pour empêcher que, lorfque je dégagerois le Rocher de fes arcsbou: 
tans , la barque ne s'arquât, comme elle avoit fait lors de l'embarque- 
ment, je fis faire fur le quai un radier vers fa proue, & un autre vers 
fa pouppe. On les voit planche neuvieme, RR. Je fs auf aflujettir avec 
la plus grande force , par des liens de cables , trois mâts de chaque côté, 
trés-gros ; qui s'avançoient fur la barque. 

J'avois encore un autre accident à prévenir : il falloir éviter que ; 
lorfque le Rocher feroit avancé fur le bord de la barque ; qui touchoit 
le quai, le côté oppofé de la barque ne s'élevät. Pour le contenir 5 Fate 
tachai fix gros mâts au radier M : ils pafloient fur toute la largeur de la 
barque, & Jje les fixai fortement {ur un vaifleau repréfenté N O, & 
que je fis charger. 

On voit par là que les bords de la barque qui touchoient à ce vaiffèau 
ne pouvoient s'élever fans élever le vaifleau même, qui faifoit un équilibre 
fuflifant au poids du Rocher. 

Pour éviter l'effet que pourroit occañonner l'a@ion longue de tout le 
poids du Rocher fur le milieu de la barque, je crus devoir faire mon 
opération avec célérité ; & à peine eus-je fait couper les derniers arcs- 
boutans de chaque côté du Rocher, que tout étant préparé pour le tirer, 
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on le vit pañler prefque en un clin - d'œil de la barque fur le mole. Ce 
mouvement fut d'autant plus rapide , que la barque penchant vers le 
rivage, & ayant incliné le plan fur lequel il devoit rouler , fon poids 
donna une grande célérité à fon mouvement. Ce mouvement fut même 
plus rapide qu'on ne sy attendoir; car les hommes employés aux Cabe- 
fans n'ayant rencontré aucune réfiftance après leur premier effort, ils 
tomberent prefque tous. Il n'eft pas inutile d’obferver que toutes les par- 
ties de la barque foufffirent un tel eFort dans ce moment, que fix mäts 
fe cafferent , deux près du vaifleau , & les quatre autres près des 
radiers. 

Les madriers qui compofoient la barque furent auffi pliés & dérangés 
au point qu'en moins de dix fecondes il y eut plus de trois pieds d'eau 
dans la barque; mais, au moment qu'elle fut entiérement débarrafiée , elle 
fe redrefla & reprit fon état naturel. 

Telle fut l'heureufe iflue d'une entreprife auffi finguliere peut-être par 
les contradi@ions de tout genre qui sy oppoferent, que par fa nature 
même. Je defire que mon exemple enhardifle & donne la conftance 
néceflaire à ceux qui oferont fe frayer de nouvelles routes dans les Arts, 
& tentef ce qui paroit impoflible aux hommes médiocres. Je defire enfin 
qu'ils aient le courage , plus rare peut- être , qu'on me permette de le 
dire, que celui qui porte à s'expofer aux dangers de la guerre, à qui 
nous fait braver pour un temps l'opinion des hommes & les cris aveu- 
gles de la multitude, pour achever une entreprife utile & glorieufe à 
un grand Empire. 

La Méchanique offre au génie la carriere la plus étendue : elle fe rap- 
porte de la maniere la plus direéte aux befoins de Yhomme, & elle mul- 
tipliera d'autant plus fes facultés qu'on y féra de plus grandes décou- 
vertes (4): Si, fans avoir fait l'étude la plus profonde de la théorie de 
cette fcience, je me fuis tiré heureufement d'une entreprife très - diffi- 
cile qui m'avoit éré confiée ; que ne peuvent pas efpérer ceux qui, avec 
de grands talens ; feront leur unique étude de cette branche importante 
des Mathématiques ? 

L'occafon fréquente que le tranfport de ce Rocher m'a donnée de 
réfléchir aux forces & aux réfiflancés, m'a fourni des idées applicables 
à quelques autres problèmes de Méchanique. En conféquence de ces 


(a) Je crois ne devoir pas oublier d dire qu'il y a des efprits qui fouvent pafferont d'une extré- 
mité à une autre. 

Après qu'on a vu le Rocher fe mouvoir très - facilement fur les boules, M...... me donna une 
idée que je ne crus pas devoir exécuter , toute ingénieufe qu’elle lui paroiffoit : c'étoit de faire tranf- 
porter le Rocher avec des voiles de ehaloupe, 
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idées , j'ai fait des modeles & des eflais de façon à me faire croire que 
je ne trouverois pas d’obftacles imprévus & infurmontables pour les exé- 
cuterien grand. ÿ 

J'ai balancé quelque temps pour favoir fi jindiquerois ces idées. D'une 
part, je crains être accufé de jaétance , & d'autre part, de priver le 
Public de ce que pourroient contenir d'utile où mes vues ou celles que 
j'exciterois dans d’autres plus heureux que moi , par la fimple énoncia- 
tion de ces problèmes. Mais la premiere de ces confidérations a enfin 
prévalu ; & je différerai de préfenter l'énoncé de ces problèmes juiqu’a 
ce que j'aie eu l'occafion d'en exécuter quelques-uns en grand, & que 
je puifle lui faire part des moyens que jy aurai employés. À la vérité 
l'exécution de ces problmes ne fauroit fervir qu'au fafte des grandes 
Nations ou à leur befoin. Mais le devoir de Citoyen & les foins de 
rétablir & embellir le patrimoine de mes peres me fourniront , jefpere, 
cette occafion dans ma Patrie & dans ma retraite. 
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PHYSIQUE ET CHYMIQUE 


DU ROCHER ; 


PAR le Comte J. B. CARBURI, Médecin - Confuleant du Roi, de 
Madame, @ de Madame la Comreffe d'Artois ; ancien Profeffeur de 
Médecine-pratique de l'Univerfié, & Médecin de l'Hôpital Royal de 
Turin ; Membre des Sociérés Royales de Londres & d'Edinbours, &c. 


Ï eft difficile d'entendre parler de ce Rocher fans fe demander à 
foi-même de quel genre de pierre il eft , & pourquoi on le trouve dans 
un marais à vingt ou trente lieues des montagnes, & d’une figure prefque 
réguliere ? Cette curiofité, commune à tous ceux qui ont quelque aptitude 
à l'inftruétion , a fait defirer encore plus vivement aux Naturaliftes l'examen 
de ce Rocher. 

Mon frere, qui a fu le tranfporter , n'avoit pas les connoiffances nécef- 
faires pour l'examiner. La nature fait quelquefois, prefque feule, un Mé- 
chanicien ; mais elle ne fait un Naturalifte qu'avec le fecours d'une inftruc- 
tion fuivie long-temps, & de l'habitude d'appliquer fes fens & de méditer 
fur les objets qui appartiennent à cette fcience. 

Mais, ayant la difpofition & la patience qui rendent propre à l'obfer- 
vation, & étant obligé de voir ce Rocher prefque tous les jours pendant 
deux ans, & de tant de manieres , foit au dehors, foit intérieurement , 
je l'ai trouvé en état de farisfaire au plus grand nombre des queftions que 
je lui fs. 

Par fes réponfes, & par l'examen que j'ai fait moi-même de ce Rocher, 
dont il m'apporta à Paris des morceaux confidérables , j'ai pu former 
quelques conjeëtures fur fon origine & fur fa nature. Ce font non-feule- 
ment toutes ces obfervations réunies, mais aufli ces conjeftures que je 
préfente aux Naturaliftes , par le plaifir de fatisfaire à leur innocente curio- 
fité, & avec la déférence qu'infpirent les découvertes dont ils enrichiflent 
la fcience intéreflante qu’ils cultivent. 
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Ce Rocher étoit enfoncé de quinze pieds dans un iarais : ilétoit énvia 
ronné de bouleaux & de pins, qui font les arbres les plüs communs dans 
ces marais, aufi bien que le tilleul fauvage. Il étoit tout couvert d'uné 
mouffe très-touffue de la hauteur d'environ un pouce & demi, tel qu'on le voit 
à la planche onzieme, figure premiere ; lettre F. S'il n'avoit pas ei à l’uné 
de fes furfaces, B, la convexité & la concavité qu'on y voit, & qu'on peut 
mieux voir à la planche cinquieme , figure premiere, & fi fes quatre angles 
n'avoient pas té un peu arrondis dans toute la hauteur du Rocher , ç'auroit 
été un parallélépipede parfait. Il avoit quarante-deux pieds de long , vingt- 
fept de large & vingt-&-un de hauteur , dont fix pieds étoient hors dé 
la terre, & fa furface fupérieure étoit parfaitement horizontale. 

Dans la diredion A F il étoit fendu dans toute fa hautéur, & il étoif 
placé de maniere que cette fente fuivoit la diredlion du nord au fud. Cetté 
fente avoit environ un pied & demi de large, & étoit prefque toute rem« 
plie de terre végétale noire. Les payfans difoient ; par tradition , qué 
c'étoit la foudre qui avoit ainf divifé ce Rocher » quoique ni les plus âgés ; 
hi leurs peres, n’euffent jamais dit avoir vu cette pierre en fon entier, 
Tous les bords de ces deux mañles , dans cette fente ; étoiént fort aigus 
& tranchans, comme fi ellé avoit été faite peu de temps auparavant par 
une violence aflez grande pour fendre fubitement & facilement ce Rocher: 
Dans le creux de cette fente , quatre à cinq arbres de bouleau étoient 
enracinés, & avoient vingt à vingt-cinq pieds de hauteur. Quelques petits 
bouleaux avoient pris racine aufli dans la moufle. 

Ayant faitôterla moufle , on vità la furface de la pierre des cryftallifations 
éparpillées dans les endroits où la même figure les indique par les taches 
blanches qu'on y voit. Ces cryftaux étoient très-fortement adhérens à la 
pierre, de forte qu'il falloit les cafer pour les en féparer. Quelques-uns 
y étoient enfoncés de la moitié, d’autres plus, & d’autres moins. Ils 
étoient prefque tous tranfparens , les uns clairs comme le cryftal de roche , 
d'autres laiteux ; d’autres bruns : il y en avoit auf, quoiqu'en plus petit 
nombre , qui étoient noirâtres: Les plus gros cryflaux étoient de la gran- 
deur des noifettes : ils étoient prefque tous plus durs que le cryftal de 
roche de Suifle ; & on n’a pas trouvé dans aucun d'eux aucune figure 
réguliere. Les autres, cinq furfaces du Rocher n’avoient aucun veflige de 
cryftallifation. 

La furface de la pierre ; dans toute (la portioñ qui reftoit hors de la 
terre, étoit de couleur gris de cendre, & prefque telle qu'on la voit à 
cette figure même. Dans la furface fupérieure ; on voyoit des trous à-peu- 
près hémifphériques , dont les plus grands avoient environ trois quarts de 
pouce de profondeur. Il paroït que les gouttes de pluie tombant des branches 
des arbres qui environnoient le Rocher, & dont plufieurs avoient plus 
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de cinquante pieds de hauteur , peuvent les avoir creufés. Dans tout le 
refte des furfaces qui reftoient expofées à air, il y avoit auf des exca- 
vations très-petites , & dont la profondeur étoit environ de deux lignes. 

Sur cette furface fupérieure du Rocher, il y avoit environ trente plaques 
ou écailles du même Rocher: les plus groffes, qui étoient près de l'angle 
du Rocher F, n’avoient pas un pied & demi d'épaifleur; les plus minces en 
avoient environ un pouce; la plupart étoient petites ; quelques-unes avoient 
jufqu'à fix pieds de long , & jufqu'à trois ou quatre pieds de large : tout 
cela paroifloit confirmer la tradition d’un coup de foudre, qui, en divifant 
en deux grandes mafles le Rocher, a aufli produit à fa furface , & fur- 
tout près de la fente, tous ces éclats. 

La premiere couche dans laquelle le Rocher étoit enfoncé étoit une 
terre grafle , noirâtre , limoneufe , de quatre à cinq pieds de pro- 
fondeur. 

Aprés cette couche , ilen fuivoit une feconde de la même profondeur , 
qui étoit de terre glaife d'un gris de cendre, mêlée avec du gros & du 
petit gravier de différentes efpeces, & des cailloux qui avoient depuis 
quelques lignes jufqu'à quatre ou cinq pieds de diametre. Quelques-uns de 
ces cailloux , grands & petits, mais fur-tout les plus gros, étoient de la 
même nature que le Rocher : les autres étoient homogenes, très-durs ; les 
uns gris de cendre, les autres noirâtres ; d’autres rouges & blancs comme 
le porphire. 

La troifieme couche avoit trois ou quatre pieds de profondeur ; elle 
étoit d'une terre glaife plus brune que la précédente , & mêlée avec une 
plus grande quantité de gravier & un plus grand nombre descailloux de 
la même nature & des mêmes différences que les précédens , mais beau- 
coup plus petits. 

La quatrieme couche , qu'on fit creufer jufqu'a la furface inférieure du 
Rocher , étoit une terre glaife de couleur de rouille de fer, qui devenoit 
d'un rouge vif éclatant par le feu que les ouvriers faifoient deflus pour 
séchauffer. La feconde couche de terre, dans les fortes gelées, devenoit 
fi dure, que les coins & les males de fer s’ufoient très-promptement en la 
brifant : ils la cafloient fi mal, qu'il falloit fe contenter de la féparer en 
petits morceaux. Le feu violent qu'on a été obligé de faire fur cette couche, 
pour l'ôter plus facilement , rendoit auffi cette terre rouge, mais d’un rouge 
beaucoup moins vif que celui de la quatrieme couche dont je viens de 
parler. Ce travail devenoit fi pénible & fi long , que dès que cette terre 
gelée fut enlevée , il fallut augmenter aflez le nombre des ouvriers pour 
que la gelée n'eüt pas le temps d'endurcir au même point la terre qui 
reftoit à Ôter. 
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Cette quatrième couche contenoir auffi , comme les précédentes, du 
gravier & des cailloux de la même nature , mais plus petits, enforte que 
les plus gros étoient comme des œufs d'oie. Tous les cailloux qui étoient 
de la même nature que le Rocher étoient, au dehors , de la couleur de 
la couche de terre qui les contenoit. 

On n'a pas frappé avec l'acier un feul de tous les cailloux trouvés dans 
toutes ces couches, fans avoir d’abord des étincelles abondantes. 

La furface du Rocher qui reftoit expofée à l'air étoit , comme on l’a dit 
plus haut, d’une couleur gris de cendre. À mefure qu’on approchoit du 
fond du Rocher, la couleur devenoit toujours plus brune , comme deve- 
noit la terre glaife dans laquelle il étoit enfoncé. Elle reflembloir à la cou- 
leur du fer rouillé, & elle étoit encore plus foncée à la furface qui étoit 
couchée à plat. Cette même furface inférieure étoit aufli unie qu’une planche. 
Les quatre autres furfaces du Rocher, qui reftoient couvertes par la terre ;! 
étoient auffi affez égales & unies, mais moins à proportion qu'on approchoit 
des couches fupérieures. 

Lorfqu'on renverfa le Rocher, la terre où il pofoit étoit fi adhérente 
à fa furface , qu'on avoit de la peine à la détacher, même à coups de 
mafñles de fer. La couleur de cette terre étoit encore plus brune que la 
couleur qu'avoit la furface de la pierre à laquelle elle étoit attachée. 

En faifant travailler pour Ôter des quartiers de ce Rocher, on remar- 
qua que la couleur uniforme de rouille de fer de fa furface étoit auf la 
couleur intérieure de la pierre jufqu'à une certaine épaiffeur ; & dans 
cette partie , la pierre étoit une matiere homogene. Cette épaifleur étoit 
d'environ trois à quatre lignes dans la face du Rocher qui pofoit fur la 
terre , & diminuoit à mefure qu’on approchoit de la furface oppofée, dans 


laquelle elle fe trouvoit réduite environ à moitié. Toute cette partie étoit 


aufli dure que le refte du Rocher : le briquet, frappant la furface extérieure, 
en tiroit facilement des étincelles abondantes , & elle étoit aufi adhérente 
au refte de la pierre que les parties de la pierre même l’étoient entre elles. La 
couleur de la fubftance, que l’on vient de décrire, étoit plus foncée à 
mefure qu'on approchoit de fa furface extérieure , & devenoit infenfible- 
ment plus pâle à mefure que cette fubftance alloit fe confondre avec celle 
du Rocher. 

Les ouvriers avoient une grande difficulté à entamer le Rocher, & fur- 
tout à égalifer fa bafe qui devoit pofer fur les fondations, à caufe de la 
grande dureté de la pierre. On leur a facilité cet ouvrage en appliquant à 
cette furface , qui devoit être très-unie, un feu de charbon trés.violent , 
& foutenu par l’aétion de deux grands foufflets de forgeron. À mefure 
que le feu agifloit fur la pierre , elle blanchifloit d'abord , enfuite elle fe 
féparoit en crevañles, puis elle fe bourfouffloit , & enfin tomboit en forme 
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de pâte laireufe, vitrifiée & luifante. Tous ces pañlages de l’état de pierre 
à l'état de verre fe faifcient environ en huit heures de temps. ; 

On fit examiner cette pierre par M. Model , Direéteur des Apothicai- 
reries Impériales, & célebre par fon intelligence dans la Chymie. Tout 
ce qu'on en a pu favoir , c'eft que la pierre étoit un granit, & qu'à un feu 
violent elle fe réduifoit à un verre verdâtre ; ce qui n'étend pas la connoif- 
fance qu'on a des granits, &t {atisfait encore moins la curiofité {ur la nature 
& l'origine de cette pierre. 

Ce granit eft un aflemblage de feld-fpath , d’une petite quantité de 
mica, de fchorl, & de quartz, ou cryftaux tranfparens , ou demi-tran{- 
parens, limpides comme le cryftal de roche clair, ou violets, ou jaunätres; 
ou verdätres, ou noirätres, ou laiteux. On verra dans la fuite quelle eft 
la caufe la plus vraifemblable de ces couleurs. On peut voir les proportions 
que ces trois fubftances avoient près des furfaces du Rocher dans la plan: 
che onzieme , figure feconde, qui repréfente un morceau de granit poli, 
& dans laquelle les grandes parties claires repréfentent le fpath, les obf- 
cures le quartz , & les plus petites le mica, où lefchorl. Comme le Graveur 
avoit copié un morceau de ce granit qui avoir la forme d'un livre , il lui a été 
impofhble enfuite d'ôter tout-à-fait à fa planche les lignes paralleles aux 
bords qu'on y remarque. Toute cette matiere cryftalline , ou quartzeufe , ef 
d'autant plus dure, & en maffes d'autant plus petites, qu'on s'éloigne des fur- 
faces du Rocher, & qu'on approche de fon centre. 

Le poids de deux gros de ce quartz, pilé groffiérement , & mis à un 
feu de fufñion qui fond la limaille de fer en quinze minutes, perdit dans le 
même temps toutes fortes de couleurs, & devint très-blanc & opaque, à l’ex- 
ception d’unetrès-petite portion qui étoit claire & tranfparente comme l’eau. 
Comme quelques petits morceaux de ce quartz étoient tant foit peu aglu- 
tinés les uns aux autres, & plus unis dans leurs furfaces , j'ai voulu voir 
fi un feu plus grand ne donneroit pas à cette matiere un degré plus mar- 
qué de vitrification : mais, l'ayant remife pendant le même temps au même 
feu, elle refta telle qu’elle étoit. L'efprit de vitriol ,ainfi que l’eau - forte , 
appliqués à ce quartz, avant qu'il eût fouffert lation du feu, n’exciterent 
qu'un très petit nombre de bules , & devinrent tant foit peu laiteux ; mais 
ils ne changerent point, & n’exciterent aucune bule étant verfés fur le 
quartz qui avoit été expolé au feu. 

Le feld-fpath étoit auffi plus dur & en mañles d'autant plus petites, 
qu'on approchoit plus du centre du Rocher , & il étoit beaucoup plus abon- 
dant vers toutes les furfaces. Toure la furface B du Rocher n'étoit que feld- 
fpath, & ne contenoit prefque point de quartz, ni de mica, ni de fchorl, envi- 
ron dansles premiers deux pouces d'épaiffeur ; ce qu'on a remarqué dans les 
entailles que l'on a faites pour appliquer les arcshoutans & les anneaux , 
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& dans plufeurs morceaux qu'on détacha, par curiofité , de cette même 
face. On la préféroit aux autres, parce qu'elle étoit plus homogene , cou- 
leur de chair, & qu’elle prenoit un beau luifant poli & chatoyant. Les 
cailloux, qui étoient de la même matiere & autour du Rocher , avoient 
d'autant moins de quartz qu'ils étoient plus petits. Ceux-ci étoient prefque 
fans quartz ; & plus ils éroient petits, plus facilement ils fe fendoient en les 
jettant avec violence contre un autre caillou. 

Ce fpath eft un affemblage de lames extrémement minces & paralleles, 
On les voit avec une loupe , non: feulement dans les furfaces oppofées du 
morceau qu'on examine , mais auf dans les furfaces qui fe touchent par 
la ligne qui leur ef commune. C'eft à cette fru@ure que l'on doit l'ar- 
gentin chatoyant qu'acquierent dans tous leurs points les furfaces convexes 
ou concaves des pierres formées de ce fpath, & polies ; & c’eft proba- 
blement à la même ftruêture que toutes les pierres chatoyantes doivent 
cette propriété, 

Ce fpath eft en général d'une couleur de chair pâle , & moins pâle dans 
les furfaces que dans l'intérieur du Rocher : en général il eft opaque; mais 
jen ai rencontré qui avoit un degré de tranfparence , fouvent aflez grand, 
& j'en ai obfervé auffi qui pañloit infenfiblement de l'opacité parfaite à la 
demi-tranfparence que je viens de dire , fans perdre fa ftrudture feuilletée. 
Les portions demi-tranfparentes coupent le verre auffi facilement que le 
quartz cryftallifé de ce granit le moins dur. Parmi un grand nombre de 
morceaux de ce fpath, j'en ai obfervé plufieurs qui affeétoient évidemment 
la figure rhomboïdale. 

Un gros de ce fpath, pilé groffiérement , & mis, pendant quinze 
minutes, au même feu de forge concentré , perdit toute couleur; il devint 
très-blanc & opaque, s'aglutina beaucoup plus , & devint beaucoup plus 
luifant que le quartz n'avoit fait. L'ayant remis au même feu pour le même 
temps , fa blancheur augmenta , il s'aglutina davantage , & fa furface fupé- 
rieure prit la couleur & Le luifant de la plus belle & de la meilleure por- 
celaine. A cette furface , examinée avec la loupe , on voyoit des bulies tres- 
petites & innombrables. En quelque endroit que l'acier frappät cette vitrifica- 
tion , elle donnoit des étincelles abondantes. L’efprit de vitriol & J'eau-forte, 
verfés fur ce fpath , même avant qu'il allät au feu, produifirent les mêmes effets 
que fur le quartz. L'eau-forte même bouillante ne fépara aucune terre de ce 
fpath , car l'huile de tartre ne précipita rien de cette eau étendue avec de 
l'eau diftillée. 

Tout ce qui n'eft ni quartz ni feld-fpath dans ce granit , eff en fort petites 
imafles compofées de lames.minces, qui fe divifent en d'autres lames encore 
plus minces ; mais elles font noires & luifantes , communément, à propor- 
tion qu’elles font plus petites; & elles {ont d’un noir terne, verdâtre, brun 


Et IS Sn 


C4] 

&x même grisätre, prefque à proportion qu'elles font plus grandes. Ces der: 
nieres ne fe trouvoient que près des furfaces du Rocher, & fur-tout parmi 
les plus grands morceaux de feld-fpath. Quelques-unes de ces petites mafles, 
& fur-tout les plus noires & plus luifantes, ont leurs lames beaucoup plus 
adhérentes, plus difficiles à diftinguer , & plus irrégulieres. Ni l'eau-forte, 
ni l'acide vitriolique concentré, n’eurent la moindre aëtion fur cette matiere : 
mais , en l’expofant pendant quinze minutes au feu de fufion dont j'ai parlé, 
elle s’aglutina trèsfoiblement en plufeurs charbons très-poreux, feuilletés , 
très-noirs, non luifans, & n'ayant prefque aucun figne de fufon. Ce défaut 
de fufion me fit croire que toute cette matiere n'étoit que du mica. Mais 
M. Le Sage a vu dans ce granit du fchorl auffi (a), & m'a dit l'avoir féparé 
du mica, & fondu tout feul en verre. Ce font les mafles plus noires ; plus 
Juifantes, & compofées de lames plus adhérentes , plus compaétes & moins 
régulieres qui font le {chorl. Mais pourquoi le fchorl & le mica, unisenfemble, 
n'auroient-ils donné prefque aucun figne de fufon ? C’eft très-probablement 
parce que le fchorl étant en mafles plus petites, & plus difficiles à féparer 
du granit, on avoit choifi & raflemblé prefque uniquement du mica, d’au- 
tant plus qu'on avoit féparé ces matieres noirâtres des portions de granit 
dans lefquelles le feld-fpath étoit plus abondant. 

Le granit lui-même , étant pilé, rendit tant foit peu laiteufe l’eau - forte 
appliquée froide. Cette même liqueur bouillante étant étendue avec de l’eau 
difillée, fépara de ce granit une terre qui, par l'huile de tartre, fe pré- 
cipita lentement & aflez abondamment en flocons blancs de lait. Comme 
cette analyfe a été faite à la hâte, & fur une petite quantité de matiere, 
on n'a pas eu la commodité de déterminer l'efpece de cette terre abfor- 
bante. Ce même granit donna une couleur brune à l'acide vitriolique con- 
centré & froid, lequel devint, en qnelques femaines de temps, de cou- 
leur d’hyacinthe foncée. Cet acide bouillant donna des vapeurs d'acide 
fulphureufes; & étant délayé avec l’eau diftillée ,verfée goutte à goutte, 
puis faturé avec l'huile de tartre , il fe précipita promptement au fond du 
verre une grande quantité de terre abforbante. Deux gros de ce granit pilé 
furent mis au même feu de fufion pendant une demi-heure : le feu fondit en 
verre tranfparent la premiere couche du creufet de Caffel qui contenoit le 
granit; & ce granit fut converti en une matiere vitrée , opaque, noire, 
remplie de cellules fphériques de différens diametres , & toute parfemée de 
parties qui avoient la même blancheur de lait qu'avoit le fpath mis au feu 
tout feul. On diftinguoit, dans ces parties blanches, le quartz , qui étoit 
d'un blanc mat, moins luifant, & fans aucune bulle, d'avec le feld-fpath, qui 
étoit plus vitreux , plus luifant, & contenoit des petites bulles. Toute cette 
vitrification, frappée avec l'acier, donnoit auffi des étincelles abondantes. 

(2) Elémens de Minérals fec. édit, T. I, pag. 177. 
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Quoique j'eufle lieu d’être farisfait de ces eflais ; que M. Cadet, de 
l'Académie des Sciences , eut la complaifance de faire fous mes YEUX , 
J'ai fait auffi mettre un morceau du poids d'une once de ce granit dans 
un étui à porcelaine , & placer cet étui au feu le plus violent du four à 
porcelaine dure de la ManufaQure de M. Laucré , au Fauxbourg du 
Temple. Ce granit, étant demeuré fans interruption pendant trente heures 
dans ce feu , fe changea en une matiere décidément vitreufe, qui, quel- 
que part qu’on la frappät avec l'acier , donnoit facilement des étincelles. 
Au fond & aux parois de l'étui , il y avoit une couche de cette matiere 
qui étoit mince comme une feuille de papier épais, & d’un blanc mat & 
opaque. Prefque toute la partie fupérieure de la même matiere étoit cou- 
verte d'une couche d'émail encore plus mince que celle dont je viens de 
parler : elle avoit la couleur de rouille de fer ; elle étoit unie , uniforme, 
luifante, fans aucune bulle ; & vue à un certain jour , fur - tout oblique- 
ment & avec la loupe, elle avoit , principalement dans quelques por- 
tions , l'afpeét de la plus belle aventurine. Tout le refte de cette vitrif- 
cation étoit de trois fubftances : l'une étoit très-noire, luifante, précifé- 
ment comme le verre de volcan , & avoit un grand nombre de cavités 
{phériques de différens diametres. Cette fubftance étroit le mica & le fchorl 
mêlés & complettement fondus enfemble. Ce verre noir contenoit une 
quantité de petits corps d’un blanc mat, opaque & uniforme, dans lef- 
quels il n’y avoit aucune cellule, & dont quelques-uns approchoient de la 
figure rhomboïdale. Ces petits corps étoient le quartz. Le feld-fpath enfin 
étoit en plus grandes mafles, d’une matiere beaucoup plus vitreufe que le 
quartz, blanche, demi-tranfparente , & toute remplie de cavités fphé- 
riques de différens diametres, qui, dans les endroits qui étoient plus vitri- 
fiés & tranfparens : avoient lafpeët de bulles d’air. Quel eft le fluide 
qui fait ces bulles ? pourquoi n’y en avoit-il aucune dans le quartz, ni 
dans la couche d’émail qui étoit à la furface ? & pourquoi font-elles plus 
grandes dans les vitrifications, comme dans les ébullitions plus avancées, 
quoique dans les vitrifications complettes elles difparoiffent ? Quelles font 
les matieres qui font venu former , à la partie fupérieure de cette mafle 
vitreufe , la couche de couleur de rouille de fer dont j'ai parlé, & d’où 
ces matieres font-elles venues ? Eft-ce du fer fourni par la terre de l’étui 
à porcelaine, ou par le granit ? Quant au jaune doré, luifant & cha- 
toyant d'aventurine qu'avoit cette couche , j'ai vu avec plaifir, chez 
M. Le Sage, qu'il vient du fer qui sy eft uni; car, ayant écrit avec 
de l'encre fur de la pâte de porcelaine , il trouva & me montra que 
les carafteres avoient pris, par le feu de la cuiffon de cette pâte , à-peu- 
près le même coup-d'œil d’aventurine, 
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Soit le granit, foit les matieres qui en ont été féparées , c'eft-à-dire le 
quartz, le fpath & le mica (car on vient de voir qu'on n'avoit prefque 
pas féparé de fchorl du granit), contiennent des particules de fer que 
laimant s'attache promptement. 

L’aimant, pañant fur ces matieres groffiérement concaflées , en fépare 
une aflez grande quantité du feld-fpath , un peu plus du mica, & une plus 
grande quantité du quartz. Prefque tout ce fer vu à la loupe eft en glo- 
bules très-petites , la plupart d'un noir comme celui de la poudre à canon, 
& les autres d'un noir luifant. Sur l'aimant qui avoit pañlé fur le quartz , 
j'ai vu auf trois ou quatre particules de fer, qui avoient la forme de pelli- 
cules fort concaves d’un côté, & fort convexes de l’autre. Dans toutes ces 
pellicules , la furface concave étoit d’un blanc d'étain luifant , & la convexe 
de la couleur du fer. Ne feroient-ce pas ces pellicules qui, faifant une écorce 
aux cryftaux de quartz, leur donnent les couleurs qu'ils ont Fair d'avoir 
eux-mêmes avant que d'être polis, ou avant que d’avoir été au feu ? Mais, 
ce qui eft fort fingulier , c'eft que le fer attiré par laimant, & féparé du 
granit pilé, n'eft pas en graines, mais prefque tout en lames très-petites & 
très-fines de couleur noire de fer, non luifantes. Après avoir été long- 
temps à chercher quelque caufe de cette différence , j'ai remarqué que le 
granit étoit détaché du corps du Rocher, au lieu que le quartz étoit pris 
dans la veine, & le fpath & le mica aux côtés de la veine dont je vais 
parler. Ces matieres y étoient beaucoup moins mêlées, & par conféquent 
beaucoup plus faciles à féparer l'une de l'autre. 

Avant que de renverfer le Rocher À B F, planche onzieme , figure 
premiere , on a fait enlever fa petite portion À C F. Dés qu’elle fut enle- 
vée, le Rocher reftoit comme on le voit à la figure troifieme , & il 
montroit à fa furface intérieure la veine pyramidale À B, que je viens 
d'indiquer. Cette veine étoit toute remplie de quartz, dont les cryftaux 
étoient plus gros ici que par-tout ailleurs, excepté à la furface fupérieure 
de la pierre C B, figure premiere. Ils étoient auffi plus aifés à fe déta- 
cher les uns des autres, & plus colorés. 

Je n'ai d'abord pu voir aucune figure réguliere , ni aucune ftruéture 
déterminée à ces cryftaux, non plus qu'aux autres dont j'ai parlé plus haut ; 
mais, après avoir vu que plufieurs morceaux de ce fpath pañloient infenfible- 
ment de l’opacité à la demi-tranfparence, je n'ai pu m'empêcher de foup- 
çonner que le quartz & le fpath n’euffent la même ftruêture ; & en exami- 
nant un grand nombre de ces cryftaux, j'en ai en effet vu plufeurs qui 
affeétoient, quoique moins évidemment , la figure rhomboidale , & qui 
étoient évidemment compofés de lames très-minces. Un Jouaillier , à Pé- 
tersbourg, avoit caflé obliquement à un angle un diamant que mon frere 
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lui avoit donné à monter , en le tirant mal-adroitement , avec des pinces ; 
du chaton qui le retenoit : il a vu à cette caflure un grand nombre de 
lames très-vifibles à fes yeux , même fans loupe. Cela lui parut extraor: 
dinaire , jufqu'à ce qu'il ait vu à Amfterdam ce grand nombre d'ouvriers 
occupés à divifer en lames très-minces les diamants, avec un petit couteau 
très-mince qu'ils frappent avec un petit marteau de bois. Après en avoir 
examiné un très-grand nombre , j'ai enfin trouvé dans un de ces cryftaux 
de la veine, qui avoit une écorce violette, une furface quarrée-lonpue, 
jointe par un de fes bouts à une furface triangulaire, qui ÿ étoit inclinée 
précifément comme dans le cryftal de roche. On ne fauroit fe rappeller 
fi le fpath ou le mica manquoient tout -à- fait parmi ces cryftaux de la 
veine, ou s'il y en avoit quelques petites portions. Il eft connu que la 
matiere extérieure & opaque des cailloux qui ont des cryftaux tranfpa- 
rens dans leurs cavités, n’eft pas ordinairement mêlée aux cryflaux mêmes; 
ou ne left qu'en fort petite quantité. 

Cette veine étoit divifée inégalement en deux parties, dont une AB, 
planche onzieme , figure troifieme, & planche douzieme, figure feconde, 
reftoit au Rocher ; & l'autre, C D, figure feconde, à la portion du Rocher 
qui avoit été enlevée. Lorfque , pour donner la forme requife au Rocher ; 
on le fit fendre en C D, planche onzieme, figure troifieme, & que la 
portion C A D fut ôtée, on vit que la feétion tranfverfale de toute cette 
veine étoit à-peu-près un quarré, dont la moitié , repréfentée par le quarré- 
long, planche douzieme , figure feconde, lettre À , avoit environ dix 
pouces dans la dire&ion CD, planche onzieme , figure troifieme , & 
environ cinq pouces de profondeur. A fon extrémité À, figure troifieme, 
toute la veine avoit environ douze pouces en quarré ; c’efl-à-dire joighant 
fa partie A B, planche douzieme , figure feconde , qui reftoit au Rocher, 
à fa partie C D , ibid. qui reftoit à la portion du Rocher A CF, planche 
onzieme , figure premiere, & CE D, planche douzieme, figure feconde. 
C'eft dans cette feétion tran{verfale C D, figure troifieme, planche onzieme, 
que l'on a aufli remarqué que les parois de la pyramide étoient prefque 
tous fpath. Ces obfetvations font foupçonner que cette veine pyramidale 
étoit quarrée dans toute fa longueur; mais comment l’affirmer , n'ayant pas 
fait attention aux profondeurs du quartz qu’on enleva dans différentes parties 
de la veine, lorfqu’on ôta des deux maffes du Rocher la quantité des matieres 
néceffaire spour les égalifer , & leur donner les mefures requifes ? 

Cette veine commençoit en À, planche onzieme, figure troifieme , & 
planche douzieme , figure premiere , environ à trois pieds de diffance de 
la bae CDEF ibid. du Rocher, & à trois pieds de diftance de fa fur- 
face DGHE, cd. Lorfqu’elle étoit élevée jufqu'à trois pieds de diftance 
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de la furface fupérieure du Rocher GHIK, & jufqu'a deux pieds envi- 


ron de la ligne GH, planche onzieme, figure troifieme , c’eft-à-dire de la 
fente L M, planche douzieme, figure premicre , elle fe perdoiït dans le 
Rocher, & on en revoyoit le fommet ayant l'épaifleur d'environ un pouce 
à la furface CD GK, planche douzieme, figure premiere. Ce fommet de 
la pyramide, qui étoit environ à un pied & demi de diftance de la fur- 
face fupérieure I FH D, planche onzieme, figure troifieme, & KGHI, 
planche douzieme , figure premiere, eft indiqué par les points N , id. & 
par les points E, planche onzieme , figure premiere. Il étoit auffi à la 
même diflance de la furface I G, figure troifieme , ibid, & CKIF, 
planche douzieme , figure premiere, Cette veine fuivoit donc la direétion 
de la fente AF, planche onzieme, figure premiere : elle montoit en droite 
ligne jufqu'à B, figure troifieme , & planche douzieme , figures premiere 
& feconde, & finifloit en N, sbid. aux diftances que j'ai déja remarquées 
de la furface IG, ibid. & de la furface IC, cbid, Alloit-elle de Ben N, 
planche douzieme , figure premiere, dans une ligne droite , ou autrement ? 
C’eft ce que l’on n’a pas obfervé. Les points marqués en E, planche onzieme, 
Égure premiere, & en I, figure troifieme , indiquent le même bout de la 
veine marqué à fa place en N, planche douzieme, figure premiere , & les 
deux points marqués en D, planche onzieme, figure premiere , indiquent 
le même endroit marqué B dans la figure troifieme, sb:d. & planche dou- 
zieme, figures premiere & feconde , dans lequel la veine fe perdoit. 

Doit-on croire que c’eft la direétion de cette veine qui a déterminé la 
divifion de ce Rocher en deux portions ? A-t-elle déterminé cette divifion 
par quelque force intérieure particuliere à la veine, par exemple, par l'air, 
ou par l'eau qu'elle contenoit, ou par l'effort de la cryftallifation des ma- 
tieres quartzeufes , ou bien la foudre at-elle pris la route de la veine par la 
proprieté de l'angle du Rocher , & par l'abondance du fer & de la matiere 
ferrugineufe colorante qu’elle contenoit , & par l'air qu’elle a violemment 
raréfié ? N'eft-ce pas à caufe de cela que le fer étoit fondu en petits glo- 
bules attirables dans ce quartz, & en paillettes également attirables dans 
le refte du Rocher ? 

Comment cette veine s’eft-elle formée, fi ce granit, comme on le croit 
des autres, eft un affemblage de pierres préexiftantes cimenté par une 
matiere commune , qui, de liquide, eft devenue auffi dure que ces pierres 
mêmes ? Laquelle de ces trois matieres du Rocher eft celle qui a cimenté 
les autres ? & pourquoi toutes ces fubftances font-elles en males plus petites 
à mefure qu'on pénetre dans l'intérieur du Rocher ? Comment cette maniere 
de conftruire les granits at-elle pu donner à celui-là la forme parallélépipede 
qu'il avoit à peu de chofe près , & la fubftance dont j'ai dit qu'il étoit revêtu? 
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Je ne doute pas que les Naturaliftes ne voient, dans tout ce qui appartient 
à cette mañle , d’autres raifons de croire qu’elle n’a pas été féparée d’une 
maffe femblable , mais que la nature l’a compofée toute feule & ifolée, comme 
elle forme tant d’autres pierres, & nommément celles qu'on appelle cail- 
loux, & qui ont des couches concentriques, des croûtes & des enveloppes 
d’une fubftance qui, malgré fa couleur différente , a cependant à-peu-près 
la même dureté que la pierre à laquelle elle eft adhérente & continue. 

Mais, outre cela, n'eft-on pas tenté de foupçonner que , dans la forma- 
tion fucceflive de cette mafle, ce qui étoit croûte devenoit granit, & ce qui 
étoit terre devenoit croûte, comme on l'a déja foupçonné de quelques 
cailloux ? 

N'eft-on pas auffi tenté de croire , d’après les faits que J'ai rapportés , 
que dans l'élaboration de cette mafle, ce qui étoit fpath devenoit quartz ? 
Ils affe&ent tous deux la figure rhomboïdale ; la ftruêture de chacun eff la 
même : l'on voit fouvent le même morceau pafler infenfiblement de l’état 
de fpath à celui de quartz ; & dans ce pañlage la dureté & la tranfpa- 
rence de l’un & de l'autre font peu différentes. Tout le Rocher étoit envi- 
ronné de cailloux, dont un grand nombre font de la même nature & de la 
même couleur que le Rocher; mais ils ont moins de quartz, & font moins 
durs à proportion qu'ils font plus petits , quoique tous donnent aifément 
des étincelles. 

Ne paroït:il pas que c’eft dans la terre même où on les trouve que fe font 
élaborés & ces cailloux, & ce Rocher, & les cailloux de différentes couleurs 
qu'on trouve dans fes couches ? Le fer, qui eft un produit de la végéta- 
tion, qui abonde par conféquent dans les marais, & qui eft très-abondant 
dans celui-ci, ne peut-il pas être, par des élaborations ultérieures , un des 
coopérateurs de toutes ces mafles ? 

Tout le pays , à trois ou quatre lieues de diftance de ce Rocher , eft 
marécageux , très-abondant en cailloux de la même nature que le Rocher, 
lefquels font tranfportés à Pétersbourg pour en faire des focles de maifon À 
des efcaliers , des bafes de colonnes, & des colonnes même. Une partie du 
quai de la ville ef faite de ces cailloux. Le fer , foit en mine, foit dans le 
limon, eft auffi tellement abondant dans toute cette étendue de pays, que 
Pierre Premier y a établi les martinets fameux de Cifterbek vis - à - vis de 
Cronftadt, qui fourniflent abondamment du fer de la meilleure qualité 
pour l'armée & pour la flotte. 

Le golfe de Finlande eft rempli de petites îles, defquelles on tire en 
grande quantité du granit de couleur gris de cendre, duquel on n’a obfervé 
autre chofe , fi ce n’eft qu'il eft en carriere & en couches, dont quelques- 
unes ont jufqu'à cinq & fix pieds d’épaifleur. C’eft de ce granit que l'on fe 
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fert pour les {ocles des grandes maifons de Pétersbourg ; pour conftruire 
le quai de la ville, & pour d’autres grands édifices. 

Le lac de Ladoga fournit auffi en grande quantité différens marbres &c 
granits , avec lefquels on bätit la belle Eglife d'Ifaac, & une très-belle 
maifon près du quai. Il eft fort à fouhaiter que M. Palas, qui a déja tant 
enrichi l'Hiftoire Naturelle par fon voyage en Sybérie, foit dans le cas de 
l'examiner. 
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APPROBATION. 


J ’a1 lu, par ordre de Monfeigneur le Garde-des-Sceaux, un Manufcrit intitulé : Monument élevé à 
La gloire de Pierre-le-Grand. Cette Relation m'a paru auff intéreffante par fon objet que par la maniere 
dont elle eft faite. A Paris, le ÿ Août 1777. MARIE. 


CPE RE 
PARA NETILNEL CE EDQURSRVO NT. 


L OÙUIS, par LA Grace DE Dieu, Ror DE FRANCE ET DE NAVARRE : À nos amés & féaux 
Gonfeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre 
Hôtel, Grand - Confeil , Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres 
nos Jufticiers qu'il appartiendra : SALUT. Notre amé le fieur Comte de Carbury Nous a fait expo- 
fer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public Le Monument élevé à la gloire de Pierre-le= 
Grand, s'il Nous plaïfoit lui accorder nos Lettres de Permiffion pour ce néceflaires. À CES CAUSES, 
voulant favorablement traiter l'Expofant , Nous lui ayons permis & permettons par ces Préfentes , 
de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera , faire vendre & débiter 
par tout notre Royaume, pendant le tems de trois années confécutives , à compter du jour de la 
date des Préfentes. FA1SONS défenfes à tous Imprimeurs , Libraires & autres perfonnes , de quel- 
.que qualité & condition qu'elles foient , d’en introduire d’impreffion étrangere dans aucun lieu de 
noire obéiffance ; À LA CHARGE que ces Préfentes feront enregiftrées tout au long fur le Regiftre 
de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la dare d'icelles ; que 
limpreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en beau papier & beaux 
caraéteres ; que l’Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment 
à celui du 10 Avril 1725, à peine de déchéance de la préfente Permiffion ; qu'avant de l’expo- 
fer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l’impreflion dudit Ouvrage fera remis dans le 
même état où l’Approbation y auta été donnée , ès mains de notre très-cher & féal Chevalier ; 
Garde-des-Sceaux de France, le Sieur Hue DE MIROMmENIz ; qu'il en fera enfuite remis deux Exem= 
plaires dans notre Bibliotheque publique , un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle 
de notre très- cher & féal Chevalier Chancelier de France le Sieur DE MAUPEOU, & un dans celle 
dudit Sieur HuE DE MIROMENIL : le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles 
vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant , & fes ayans caufe , pleinement & 
päifiblement , fans fouffrir qu’il leur foit fait ancun trouble ou empêchement. VOULONS qu’à la copie 
des Préfentes , qui fera imprimée rour au long au Commencement ou à la fin dudit Ouvrage , foi {oit 
ajoutée comme à lOriginal. COMMANDONS au premier notre Huifier ou Sergent fur ce requis, de 
faire pour l'exécution d’icelles, tous aétes requis & néceflaires , fans demander autre permiffion , & 
nonobftant clameur de Haro, Charte Normande , & Lettres à ce contraires : CAR tel eft notre 
plaifr. DONNÉ à Paris, le troifieme jour du mois de Septembre , l'an de grace mil fept cent 
foixante-dix-fept , & de notre regne le quatrieme. Par le Roi en fon Confeil. LEBEGUE. 


Regiftré fur le Repifre XX de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de 
Paris, N°. 1148, fol. 427, conformément au Réglement de 1723 , qui fait défenfis, article IV, à 
zoutes perfonnes, de quelque qualité & condition qwelles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs | 
de vendre , débirer, faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent Les 
Auteurs, ou autrement, € à la charge de fournir à la fufdite Chambre huit Exemplaires preférits par, 


Particle CVIII du même Réglement, A Paris , ce 9 Septembre 1777 
A, M, LOTTIN laine, Syndic. 
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De l'Imprimerie de STOUPE, rue de la Harpe, vis-à-vis la rue Saint-Severin. 1777. 
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